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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3310 

10 Δεκεμβρίου 2014 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. απόφ. 681/2014 

Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 

2014-2023 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(συνεδρίαση της 20 Νοεμβρίου 2014) 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α' 286). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α'45/09.03.1999). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179) «Για τη 
λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυ¬ 
σικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μετα¬ 
φοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (εφεξής, 
Νόμος) και ιδίως τα άρθρα 14, 63Θ, 68 και 69 αυτού. 

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5346/22.03.2010 
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρι¬ 
σης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ 
Β'379) (εφεξής «Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β' 2227/2011) και υπ’ αριθμ. 
526/2013 (ΦΕΚ Β' 3131/9.12.2013) αποφάσεις της ΡΑΕ, ιδί¬ 
ως το άρθρο 92 αυτής. 

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών 
Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αε¬ 
ρίου (εφεξής «Κανονισμός Τιμολόγησης»), που εκδόθηκε 
με την υπ’αριθμ. 594/2012 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 
2093/05.07.2012). 

6. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Γ/1588/2007 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β'60) με θέμα «Εγκριση του κα¬ 
ταλόγου των προγραμματισμένων επεκτάσεων και ενι¬ 
σχύσεων του Ε.Σ.Φ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 6 του Ν.3428/2005 (ΦΕΚ 
Α' 313)». 

7. Την υπ’ αριθμ. 7/2011 Γνωμοδότηση ΡΑΕ με θέμα 
«Σύμφωνη Γνώμη της ΡΑΕ για την έγκριση του Προ¬ 
γράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2010-2014». 

8. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Α/12721 απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 
Β'1399/2011) με θέμα «Εγκριση του Προγράμματος Ανά¬ 
πτυξης 2010-2014». 

9. Την υπ’ αριθμ. 525/31.10.2013 απόφαση της ΡΑΕ με 
θέμα «Εγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης 2013- 
2022» (ΦΕΚ Β'3003/2013). 


10. Τη «Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023» όπως δη- 
μοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ. 

11. Το «Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014- 
2023» όπως αυτό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από 
τον Διαχειριστή, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., στην ιστοσελίδα του, στις 
07.02.2014 και τα σχετικά αποτελέσματα της δημόσιας 
διαβούλευσης αυτού, όπως έχουν αναρτηθεί στην ιστο¬ 
σελίδα του Διαχειριστή. 

12. Το υπ’ αριθμ. 072932/02.06.2014 έγγραφο του ΔΕΣ¬ 
ΦΑ (ΡΑΕ 1-184661/3.6.2014) με θέμα «Υποβολή Σχέδιου 
Προγράμματος Ανάπτυξης 2014-2023» καθώς και την 
επισυναπτόμενη (Συν.2) «Εκθεση παρακολούθησης 
εφαρμογής του Προγράμματος Ανάπτυξης 2013-2022». 

13. Το υπ’ αριθμ. 1017/24.06.2014 έγγραφο της ΙΟΙ 
Ροεθίάοπ δ.Α (ΡΑΕ 1-185387/24.06.2014) με θέμα «Επανέ¬ 
νταξη χερσαίου τμήματος ΙΟΙ στο Δεκαετές Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023». 

14. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1-186369/24.7.2014 έγγραφο της 
ϋπάο ΟΓουρ προς ΔΕΣΦΑ Α.Ε., με κοινοποίηση στη ΡΑΕ, 
με θέμα «δυάηπίεείοη οί 3 Γορυθεί Ιο ρωνίάθ Ιοαάίηρ ΙβοίΙί- 
Ιίσε ίοΓ Ι_ΝΟ ίηίο ευίΐΒάΙθ Ιοβά 13 πΙ<θγ 5 31 Ιάθ ΒθνγΜιουεεα 
ίείθί ΙθΠΊηίηΗΐ ίοΓ ίάο ρυιροεο οί πηαΓ^ΘΐΙηρ 3ηά άώίπόυΐίηρ 
1_Ν<3 ίο ουείοιτίθΐ'δ ννάο άο ηοί ίιβνο εοοοεε Ιο ίύο ΝβΙιοπβΙ 
ΝαΐυΓαΙ 038 δγείθηη”. 

15. Το υπ’ αριθμ. 74894/31.07.2014 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
(ΡΑΕ 1-186699/4.8.2014) με θέμα «ΡΓονώίοη οί τοαά ΙβπΙκθγ 
Ι_ΝΟ Ιοαάίηρ 3θΓνίοο 3ί ΒβνγΙΙιου553 ΙΝΘ Τθπτιίη3ΐ». 

16. Το από 12.09.2014 έγγραφο της ΙΘΙ Ρθ3θίάοπ δ.Α. 
(ΡΑΕ-1-187887/12.09.2014) προς ΔΕΣΦΑ, με κοινοποίηση 
στη ΡΑΕ, με θέμα «ϋΕδΕΑ άθνθίοριτίθηΐ ρΙβη οί π3ίϋΓ3ΐ 
933 5γ3ΐθηη 2014-2023 ΙΤΘΙ ρωίθοί 3ί3ίυ3». 

17. Τα ακόλουθα κείμενα που υποβλήθηκαν ως σχό¬ 
λια στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης της 
ΡΑΕ που έλαβε χώρα για το Σχέδιο Προγράμμα¬ 
τος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, ήτοι τα με αρ. πρωτ. ΡΑΕ έγ¬ 
γραφα: 1-187963/16.09.2014 από την ΘΑδΤΒΑϋΕ δ.Α., 
1-187962/16.09.2014 από την ΕίΡΕ ΑΒΕΕ, 1-187961/16.09.2014 
από την ΔΕΠΑ Α.Ε., 1-188510/3.10.2014 από το ΤΕΕ Τμήμα 
Ανατολικής Μακεδονίας, 1-187888/12.09.2014 από την ΙΟΙ 
Ροεβίάοπ δ.Α.. 

18. Το υπ’ αριθμ. 76755/15.10.2014 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. (ΡΑΕ 1-189161/17.10.2014) προς το ΤΕΕ Τμήμα Ανα¬ 
τολικής Μακεδονίας, με κοινοποίηση στη ΡΑΕ με θέμα 
«Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 978/12.9.2014 επιστολή του 
ΤΕΕ σχετικά με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2014-2023». 
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19. Το υπ’ αριθμ. 0-59995/03.11.2014 έγγραφο της ΡΑΕ 
προς το ΔΕΣΦΑ με θέμα «Σχέδιο Δεκαετούς Προγράμ¬ 
ματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023». 

20. Το υπ’ αριθμ. 077610/10.11.2014 έγγραφο του ΔΕΣ- 
ΦΑ (ΡΑΕ 1-189842/11.11.2014) με θέμα «Υποβολή Τελικού 
Σχέδιου Προγράμματος Ανάπτυξης 2014-2023». 

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ¬ 
ϋπολογισμού. 

Σκέφτηκε ως εξής: 

Α. Σχετικές διατάξεις 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8 
του άρθρου 63Θ του Νόμου ορίζεται ότι: «.1. Κάθε έτος, 
κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του 
ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ καταρτίζει και θέτει σε δημόσια 
διαβούλευση σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 
για τα επόμενα δέκα (10) έτη. 2. Στο σχέδιο Προγράμ¬ 
ματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ καθορίζονται τα έργα της ανά¬ 
πτυξης, της ενίσχυσης και της διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, 
τα οποία απαιτείται να εκτελεσθούν κατά τα επόμενα 
δέκα (10) έτη από τη θέσπιση του ανωτέρω Προγράμ¬ 
ματος, το χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος κατασκευής 
των έργων αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόμενο κό¬ 
στος τους. Στο σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 
περιλαμβάνεται διακριτή αναφορά σε έργα ανάπτυξης, 
ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ για τα οποία έχει 
ληφθεί η απόφαση εκτέλεσης, καθώς και σε νέα έργα 
ανάπτυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, η 
εκτέλεση των οποίων απαιτείται να ξεκινήσει εντός 
των επόμενων τριών (3) ετών. 3. Κατά την κατάρτιση 
του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ 
οφείλει να λάβει υπόψη: (α) Στοιχεία της υφιστάμενης 
και της προβλεπόμενης προσφοράς και ζήτησης φυ¬ 
σικού αερίου, (β) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και την ασφάλεια 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο, 
(γ) Τη βελτίωση της επάρκειας και της αποδοτικότη- 
τας του ΕΣΦΑ και τη διασφάλιση της εύρυθμης λει¬ 
τουργίας του, με στόχο την πρόληψη συμφορήσεων, 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, άρνησης πρόσβασης 
ή απαγόρευσης διαμετακόμισης, (δ) Την τροφοδοσία 
νέων περιοχών με φυσικό αέριο με στόχο την περιφε¬ 
ρειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση της δυνατότητας 
πρόσβασης νέων Χρηστών, (ε) Την προστασία του περι¬ 
βάλλοντος. (στ) Το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης 
και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα σύμφωνα 
με τις διατάξεις του στοιχείου β' της παραγράφου 3 
του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 715/2009. (ζ) Τη βιωσιμότητα 
των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα και τη 
δυνατότητα χρηματοδότησης τους, εκτός του πλαισίου 
του Προγράμματος Ανάπτυξης. 4. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ οριστι- 
κοποιεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ λαμβάνοντας 
υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης 
και το υποβάλλει στη ΡΑΕ. 5. Η ΡΑΕ θέτει το υποβληθέν 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ σε δημόσια διαβούλευση 
με τους υφιστάμενους και δυνητικούς Χρήστες. Δικαί¬ 
ωμα συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση έχουν οι 
εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ και κάθε 
ενδιαφερόμενος που τεκμηριώνει έννομο συμφέρον. Τα 
αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και ιδίως οι 
πιθανές ανάγκες νέων επενδύσεων που προέκυψαν από 
τη δημόσια διαβούλευση, δημοσιεύονται από τη ΡΑΕ 


στην ιστοσελίδα της. 6. Η ΡΑΕ δύναται να αποφασίσει 
σχετικά με τροποποίηση του υποβληθέντος Προγράμ¬ 
ματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως: (α) Πιθανές επενδυτικές 
ανάγκες που προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση. 
(β) Τη συνέπεια του Προγράμματος με το διακοινοτικό 
πρόγραμμα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά 
προγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου 
β' της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγρά¬ 
φου 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη συμβατότητα του 
προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ με το διακοινοτικό ή 
τα περιφερειακά προγράμματα, η ΡΑΕ δύναται να απευ¬ 
θύνει σχετικό ερώτημα στον Οργανισμό Συνεργασίας 
των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. 7. Η ΡΑΕ, με την 
ολοκλήρωση των προβλεπομένων στις παραγράφους 
5 και 6, εγκρίνει και αναρτά στην ιστοσελίδα της το 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ και το κοινοποιεί στον 
Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέρ¬ 
γειας. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να αναρτήσει στην 
ιστοσελίδα του το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
ΕΣΦΑ και να το κοινοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 
8. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή του 
Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ. 

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά¬ 
φου 1 του άρθρου 14 του Νόμου ορίζεται ότι: «Η ΡΑΕ, 
μετά από δημόσια Διαβούλευση με τους υφιστάμενους 
και δυνητικούς χρήστες, αποφασίζει σχετικά με τροπο¬ 
ποιήσεις των Προγραμμάτων Ανάπτυξης που καταρτί¬ 
σθηκαν από τους αρμόδιους Διαχειριστές Μεταφοράς. 
Η ΡΑΕ δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της δημόσιας 
Διαβούλευσης και εξετάζει: (α) εάν το Πρόγραμμα Ανά¬ 
πτυξης καλύπτει όλες τις ανάγκες που προσδιορίστηκαν 
κατά τη διαδικασία της ως άνω Διαβούλευσης, ιδιαίτε¬ 
ρα δε τις επενδυτικές ανάγκες, (β) εάν το Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης είναι σύμφωνο προς το αντίστοιχο διακοι- 
νοτικό, μη δεσμευτικό, δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυ¬ 
ξης των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργει¬ 
ας και Φυσικού Αερίου που καταρτίζεται σύμφωνα με 
τους Κανονισμούς (ΕΚ) 714/2009 και 715/2009 (Ε 211), 
και στη συνέχεια δύναται να ζητήσει από τον αρμόδιο 
Διαχειριστή Μεταφοράς να τροποποιήσει ανάλογα το 
Πρόγραμμα του. Εάν προκύψει αμφιβολία όσον αφορά 
τη συμφωνία ή μη του Προγράμματος Ανάπτυξης με 
το αντίστοιχο διακοινοτικό, η ΡΑΕ συμβουλεύεται τον 
Οργανισμό Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 
που συστάθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 713/2009». 

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 (κα) 
του άρθρου 68 του Νόμου ορίζεται ότι: «2.κα.0 ΔΕΣΦΑ 
ΑΕ Καταρτίζει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Δι¬ 
αχείρισης του ΕΣΦΑ.». 

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 (ζ) του 
άρθρου 69 του Νόμου ορίζεται ότι: «2. Με τον Κώδικα 
Διαχείρισης του ΕΣΦΑ ρυθμίζονται ιδίως:...(ζ) Η διαδι¬ 
κασία κατάρτισης του Προγράμματος Ανάπτυξης του 
ΕΣΦΑ, έγκρισής του από τη ΡΑΕ και παρακολούθησης 
του ελέγχου της υλοποίησής του και κάθε λεπτομέρεια, 
σχετικά με την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ. Στο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ καθορίζονται τα έργα της ανάπτυ¬ 
ξης, της ενίσχυσης και της διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, τα 
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οποία απαιτείται να εκτελεσθούν κατά τα επόμενα δέκα 
(10) έτη από τη θέσπιση του ανωτέρω Προγράμματος, το 
χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος κατασκευής των έργων 
αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος τους. 
Στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιλαμβάνεται 
διακριτή αναφορά σε έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και 
διασύνδεσης του ΕΣΦΑ για τα οποία έχει ληφθεί η 
απόφαση εκτέλεσης, καθώς και σε νέα έργα ανάπτυξης, 
ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, η εκτέλεση των 
οποίων απαιτείται να ξεκινήσει εντός των επόμενων 
τριών (3) ετών. 

5. Περαιτέρω, ως προς τη διαδικασία κατάρτισης 
του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 92 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ: «Ι.Έως την 30η Ιουνίου 
κάθεΈτους, ο Διαχειριστής καταρτίζει και θέτει σε δη¬ 
μόσια διαβούλευση Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 
ΕΣΦΑ για τα επόμενα δέκα (10) Έτη στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα. 2. Κατά την κατάρτιση του Σχεδί¬ 
ου Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ 
οφείλει να λάβει υπόψη τη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ... 
3. Στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης περιλαμβάνο¬ 
νται όλα τα έργα, ανεξαρτήτως του προϋπολογισθέ- 
ντος κόστους υλοποίησής τους, τα οποία ικανοποιούν 
τα κριτήρια της διάταξης της παραγράφου [2] και των 
οποίων η έναρξη κατασκευής προβλέπεται εντός του 
χρονικού ορίζοντα του Προγράμματος, ανεξάρτητα από 
τον χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής τους, καθώς 
και κάθε Προγραμματισμένο Έργο, με την επιφύλαξη 
του επόμενου εδαφίου. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να 
αιτιολογήσει πλήρως τους λόγους για τους οποίους δεν 
συμπεριέλαβε στο Σχέδιο οποιοδήποτε Προγραμματι¬ 
σμένο Έργο. 4. Στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης 
αναφέρονται διακριτά: Α)Έργα τα οποία περιλαμβά¬ 
νονται για πρώτη φορά στο Σχέδιο, κατόπιν υποβολής 
Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας από Χρήστες η 
οποία έγινε αποδεκτή από τον Διαχειριστή, κατά τη 
διαδικασία του άρθρου [95Β] (Εργα Σύνδεσης Χρηστών). 
Β) Έργα τα οποία περιλαμβάνονται για πρώτη φορά 
στο Σχέδιο με πρωτοβουλία του Διαχειριστή, στο πλαί¬ 
σιο των αρμοδιοτήτων του (Εργα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ). Γ) 
ΠρογραμματισμέναΈργα. Δ)Στο Σχέδιο Προγράμματος 
Ανάπτυξης περιλαμβάνεται διακριτή αναφορά σε έργα 
για τα οποία έχει ληφθεί η απόφαση εκτέλεσης είτε 
της κατασκευής είτε των τεχνικών μελετών που προ¬ 
ηγούνται της κατασκευής, καθώς και σε νέα έργα, η 
εκτέλεση των οποίων απαιτείται να ξεκινήσει εντός των 
επόμενων τριών (3) ετών (Τριετής Περίοδος Ανάπτυξης). 

Β. Ως προς υποβληθέν σχέδιο Προγράμματος Ανά¬ 
πτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 

1) Επειδή, ο Διαχειριστής, με το υπ’ αριθμ. 12 σχετικό 
έγγραφό του υπέβαλε στη ΡΑΕ, προς έγκριση, Σχέδιο 
Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τη δεκαετή πε¬ 
ρίοδο 2014-2023. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο 
εν λόγω σχετικό έγγραφό του, ο ΔΕΣΦΑ ΑΈ. έθεσε σε 
δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Προγράμματος Ανά¬ 
πτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 κατά το χρονικό διάστημα από 
τις 07.02.2014 έως τις 28.02.2014, και ολοκλήρωσε την 
επεξεργασία της εισήγησής του λαμβάνοντας υπόψη 
τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που δι- 
ενήργησε κατά το ως άνω χρονικό διάστημα. Τα αποτε¬ 
λέσματα της δημόσιας διαβούλευσης έχουν αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ ΑΈ. 


2) Επειδή, η ΡΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις δια¬ 
τάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 63Θ του Νόμου 
και της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του Νόμου έθεσε 
το υποβληθέν από τον Διαχειριστή Σχέδιο Προγράμ¬ 
ματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 (σχετικό υπ’αριθμ. 
12) σε δημόσια διαβούλευση κατά το χρονικό διάστημα 
από 24.07.2014 έως 12.09.2014. Στο Σχέδιο Προγράμμα¬ 
τος Ανάπτυξης αναφέρονται διακριτά τα ακόλουθα: (α) 
Προγραμματισμένα Έργα τρέχοντος προϋπολογισμού 
περίπου 421 εκατ. €, τα οποία έχουν ήδη ενταχθεί στο 
εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2013-2022, (β) 
Το Προγραμματισμένο Έργο «Αγωγός Υψηλής Πίεσης 
Κομοτηνή-Θεσπρωτία», το οποίο αποτελεί το χερσαίο 
τμήμα του διασυνδετήριου αγωγού Τουρκίας-Ελλάδος- 
Ιταλίας (ΙΤΘΙ), τρέχοντος προϋπολογισμού 1.100 εκατ. €, 
και το οποίο προτείνεται από τον ΔΕΣΦΑ ΑΈ. να μη 
συμπεριληφθεί στο προς έγκριση Σχέδιο Προγράμματος 
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023, σύμφωνα με τους λόγους 
που αναφέρονται στο υποβληθέν από τον Διαχειριστή 
Σχέδιο, (γ)ΈναΈργο Σύνδεσης Χρήστη, «Μετατροπή Μ/Ρ 
σταθμού ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΗΑΒ (11-2970) για τη σύνδεση 
ΕΛΠΕ Ασπροπύργου με το ΕΣΦΑ» τρέχοντος προϋπολο¬ 
γισμού περίπου 0,8 εκατ. €, το οποίο έχει ήδη ενταχτεί 
στον Κατάλογο ΜικρώνΈργων του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 95 του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΦΑ και προτείνεται από τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., 
για πρώτη φορά, προς ένταξη στο Σχέδιο Προγράμμα¬ 
τος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ. 

3) Επειδή, με βάση τα αποτελέσματα της δημόσιας 
διαβούλευσης τα οποία ανακοινώθηκαν στην ιστοσε¬ 
λίδα της Αρχής, μετά τη λήξη της δημόσιας διαβού¬ 
λευσης (σχετικό υπ’ αριθμ. 17), οι συμμετέχοντας σε 
αυτήν ανέφεραν μια σειρά επενδυτικών αναγκών προς 
διερεύνηση συμπερίληψης στο προς έγκριση Πρόγραμ¬ 
μα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, όπως: (α) τη δυνατότητα ένταξης 
των αναγκαίων υποδομών για τη μεταφόρτωση ΥΦΑ 
σε μεγάλα πλοία, παράλληλα με την κατασκευή της 
τρίτης δεξαμενής της Ρεβυθούσας, ώστε, ει δυνατόν, η 
εν λόγω υπηρεσία να παρασχεθεί παράλληλα με την 
έναρξη λειτουργίας της τρίτης δεξαμενής, (β) τη δυ¬ 
νατότητα να συμπεριληφθούν οι αναγκαίες υποδομές 
στη Ρεβυθούσα για τη μεταφόρτωση πλοίων μεσαίου 
και μικρού μεγέθους (1000-10.000 πι3), γ) τη δημιουργία 
υποδομής φόρτωσης φορτηγών βυτίων (ΦυοΙ< Ιοαάίπρ) 
στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, δ) τη διαπίστευση 
του Εργαστηρίου Μετρολογίας του ΔΕΣΦΑ, ώστε να 
καλύπτονται οι απαιτήσεις κατά ΙδΟ 17025, (ε) τη δια¬ 
σύνδεση για την αξιοποίηση της υπόγειας δεξαμενής 
του κοιτάσματος ΚΑΠΑ στην περιοχή της Θάσου, στ) 
την υλοποίηση της εγκατάστασης τουλάχιστον μιας 
πλωτής δεξαμενής υγροποιημένου αερίου αερίου στη 
Βόρειο Ελλάδα, ζ) την αναδιάταξη της διασύνδεσης της 
ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ με τον αγωγό Φ.Α. 

4) Επειδή, σε ότι αφορά τις ως άνω υπ’ αριθμ. (β), (γ), 
(ε), (στ) και (ζ) (στο υπ’ αριθμ. 3 σκεπτικό) νέες επενδυ¬ 
τικές ανάγκες που αναγνωρίστηκαν από τους συμμε- 
τέχοντες στην αγορά κατά τη διάρκεια της δημόσιας 
διαβούλευσης του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης 
ΕΣΦΑ (σχετικά υπ’ αριθμ. 14 και 17) που διενήργησε η 
ΡΑΕ, από τα υπ’ αριθμ. 11, 15 και 18 σχετικά έγγραφα 
του ΔΕΣΦΑ προκύπτουν τα ακόλουθα: α) Ο ΔΕΣΦΑ ΑΈ. 
πρόκειται να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας για να 
προσδιορίσει τις παρεμβάσεις που απαιτούνται στη 
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Ρεβυθούσα και το κόστος αυτών για τη μεταφόρτω- 
ση πλοίων μεσαίου και μικρού μεγέθους, β) Ο ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε. πρόκειται, επίσης, να εκπονήσει τεχνικοοικονομική 
μελέτη σκοπιμότητας για την εγκατάσταση των ανα¬ 
γκαίων υποδομών στη Ρεβυθούσα, ώστε να είναι δυνατή 
η υπηρεσία φόρτωσης φορτηγών βυτίων (ΙιτιοΚ Ιοαόίπρ) 
στη Ρεβυθούσα. (γ) Τα έργα «υπόγεια δεξαμενή του 
κοιτάσματος ΚΑΠΑ στην περιοχή της Θάσου» και «εγκα¬ 
τάσταση μιας πλωτής δεξαμενής υγροποιημένου αερίου 
αερίου στη Βόρειο Ελλάδα» αποτελούν έργα τρίτων 
εταιρειών, και όχι του ΔΕΣΦΑ. Επομένως δε δύναται 
να συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ. 
Σε περίπτωση υλοποίησης των έργων αυτών από τις 
τρίτες εταιρείες, η διασύνδεσή των έργων αυτών με 
το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, εφόσον υποβληθεί 
σχετικό αίτημα από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες στον 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, θα συμπεριληφθούν σε 
επόμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ μετά την αξιολό¬ 
γηση των αιτήσεων σύνδεσης, σύμφωνα με τα οριζόμε¬ 
να στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και τον Κανονισμό 
Τιμολόγησης, (δ) Η αναδιάταξη της διασύνδεσης της 
ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ με τον αγωγό Φ.Α., αφορά σε αγωγό που 
δεν είναι ιδιοκτησίας ΔΕΣΦΑ. Επομένως δε δύναται να 
συμπεριληφθεί σε Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ. Μόνο 
εάν ζητηθεί νέα σύνδεση της ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ με το ΕΣΦΑ, 
ο Διαχειριστής δύναται να εντάξει το εν λόγω έργο 
στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, ως έργο σύνδεσης 
Χρήστη ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
του Κεφαλαίου 12 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και του 
Κανονισμού Τιμολόγησης. 

5) Επειδή, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβού- 
λευσης, και ειδικότερα σε ότι αφορά στην πρόταση 
του Διαχειριστή περί μη συμπερίληψης του ήδη Προ¬ 
γραμματισμένου Έργου «Αγωγός Υψηλής Πίεσης Κο- 
μοτηνή-Θεσπρωτία», στο προς έγκριση Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023, οι εταιρείες ΔΕΠΑ Α.Ε. και 
Εάίδοπ 3ΡΑ, μέτοχοι της εταιρείας ΙΘΙ Ροεοίάοπ 3.Α., η 
οποία πρόκειται να υλοποιήσει το υποβρύχιο τμήμα 
του διασυνδετήριου αγωγού ΙΤΘΙ, με το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 
1-187888/12.09.2014 έγγραφό τους (σχετικό υπ’ αριθμ. 17) 
εξέφρασαν τις αντιρρήσεις τους επί της πρότασης του 
Διαχειριστή. Επισημαίνεται δε, όπως αναφέρεται και στο 
υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 1-187887/12.9.2014 έγγραφό τους (σχετικό 
υπ’ αριθμ. 16), ότι οι εν λόγω εταιρείες έχουν υποβάλει 
σχετική αίτηση στο Διαχειριστή περί δέσμευσης μελ¬ 
λοντικής μεταφορικής ικανότητας στο χερσαίο τμήμα 
του ΙΤΘΙ. Επομένως, η πρόταση του Διαχειριστή για τη 
μη συμπερίληψη του ήδη Προγραμματισμένου αυτού 
Έργου στο Π.Α. ΕΣΦΑ 2014-2023 εγείρει κρίσιμο ζήτη¬ 
μα μη συμμόρφωσης του Διαχειριστή με τις διατάξεις 
περί πρόσβασης τρίτων στο ΕΣΦΑ, καθότι δεν έχουν 
εφαρμοστεί τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 12 του Κώδικα 
Διαχείρισης ΕΣΦΑ. 

6) Επειδή, η στρατηγική σημασία του διασυνδετήριου 
αγωγού ΙΤΘΙ αναγνωρίστηκε πρόσφατα από την Ευρω¬ 
παϊκή Επιτροπή, με τη συμπερίληψη του έργου αυτού 
στον Ενωσιακό κατάλογο που περιλαμβάνει τον πρώτο 
κατάλογο Έργων Πανευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος που 
εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14.10.2013 
(0(2013) 6766 ίίηαΙ/ έργο με κωδικό 7.1.4), σε συνέχεια 
των οριζόμενων στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 


Απριλίου 2013, σχετικά με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 
για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές. 

7) Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της 
παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
347/2013: «Τα έργα κοινού ενδιαφέροντος που τίθενται 
στον ενωσιακό κατάλογο κατά την παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των 
σχετικών σχεδίων περιφερειακών επενδύσεων δυνάμει 
του άρθρου 12 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και 
(ΕΚ) αριθ. 715/2009 και των σχετικών δεκαετών σχεδίων 
ανάπτυξης δικτύων δυνάμει του άρθρου 22 των οδηγιών 
2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ, καθώς και άλλων σχετικών 
εθνικών σχεδίων υποδομής, κατά περίπτωση. Σε καθέ¬ 
να από αυτά τα σχέδια δίδεται η μεγαλύτερη δυνατή 
προτεραιότητα στα έργα». 

8) Επειδή, σε συνέχεια των ως άνω, η Ελληνική Πο¬ 
λιτεία, με την πρόσφατη απόφαση της Διυπουργικής 
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων της 2ας Ιουνίου 
2014, όπου το έργο του διασυνδετήριου αγωγού ΙΤΘΙ 
εντάχθηκε στη διαδικασία ταχείας αδειοδότησης (ΐαεί 
ίΓ3θΙ<), αναγνώρισε τη στρατηγική σημασία της υποδο¬ 
μής αυτής. 

9) Επειδή, η Αρχή, σε συνέχεια των αποτελεσμάτων 
της δημόσιας διαβούλευσης, με το υπ’ αριθμ. 19 σχετι¬ 
κό έγγραφό της ζήτησε από το Διαχειριστή την τρο¬ 
ποποίηση του υποβληθέντος σχεδίου Προγράμματος 
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ και την επανυποβολή του με τις εξής 
τροποποιήσεις: (α) την επανένταξη από τον ΔΕΣΦΑ 
του Προγραμματισμένου Έργου «Αγωγός Υψηλής Πίε¬ 
σης Κομοτηνή-Θεσπρωτία» στο προς έγκριση Σχέδιο 
Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023, (β) τη δι- 
ερεύνηση από τον ΔΕΣΦΑ της πρότασης σχετικά με 
τη δυνατότητα ένταξης των απαραίτητων αναγκαίων 
υποδομών για τη μεταφόρτωση ΥΦΑ σε μεγάλα πλοία, 
παράλληλα με την κατασκευή της τρίτης δεξαμενής της 
Ρεβυθούσας, ώστε, ει δυνατόν, η εν λόγω υπηρεσία να 
παρασχεθεί παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας της 
τρίτης δεξαμενής, (γ) τη διερεύνηση από τον ΔΕΣΦΑ 
σχετικά με τη διαπίστευση του Εργαστηρίου Μετρολο¬ 
γίας του ΔΕΣΦΑ, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις 
κατά ΙδΟ 17025, (δ) την ενσωμάτωση προσθηκών/αλλα¬ 
γών που απορρέουν από τα λοιπά σχόλια/προτάσεις 
των συμμετεχόντων στο κείμενο της εισήγησης του 
Διαχειριστή για το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
ΕΣΦΑ 2014-2023. 

10) Επειδή, ο Διαχειριστής υπέβαλε με το υπ’ αριθμ. 20 
σχετικό έγγραφό του την τελική εισήγησή του για το 
Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023. Στο 
προτεινόμενο τελικό Σχέδιο περιλαμβάνονται στοιχεία 
για τη σκοπιμότητα υλοποίησης, τον τρόπο κατασκευής, 
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και το προϋπολογιζό- 
μενο κόστος για είκοσι έξι (26) επενδυτικά σχέδια του 
Διαχειριστή, συνολικού προϋπολογισμού 1.521 εκ. €. 

11) Επειδή, στο τελικό Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυ¬ 
ξης ΕΣΦΑ 2014-2023 περιλαμβάνονται πλέον μόνο Προ- 
γραμματισμέναΈργα (συμπεριλαμβανομένου του έργου 
«Αγωγός Υψηλής Πίεσης Κομοτηνή-Θεσπρωτία»), ήτοι 
έργα τα οποία έχουν ήδη περιληφθεί στο εγκεκριμέ¬ 
νο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2013-2022, τρέχοντος 
προϋπολογισμού 1.521 εκατ. €. Το όφελος των έργων 
αυτών έχει ήδη αξιολογηθεί από τη ΡΑΕ στο πλαίσιο 
έγκρισης του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2013- 
2022 (σχετικό υπ’ αριθμ. 9), ενώ ο συνολικός προϋπο- 
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λογισμός τους εμφανίζεται μειωμένος συγκριτικά με 
αυτόν του ήδη εγκεκριμένου Προγράμματος Ανάπτυξης 
ΕΣΦΑ 2013-2022. 

12) Επειδή, ειδικότερα, και σε ότι αφορά το ήδη Προ¬ 
γραμματισμένο Έργο της 2ης αναβάθμισης της Ρεβυ- 
θούσας, σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της δημόσιας 
διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ και του σχετικού 
υπ’ αριθμ. 19 εγγράφου της, ο Διαχειριστής προτείνει 
τη συμπερίληψη στο φυσικό αντικείμενο του έργου 
της 2ης αναβάθμισης της Ρεβυθούσας των απαραίτη¬ 
των μηχανολογικών τροποποιήσεων των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων εκφόρτωσης, ώστε να είναι δυνατή η 
αντίστροφη ροή ΥΦΑ προς τον λιμενοβραχίονα. Κατά 
αυτόν τον τρόπο θα καταστεί εφικτή η δυνατότητα 
μεταφόρτωσης ΥΦΑ από τις δεξαμενές της Ρεβυθούσας 
σε μεγάλα πλοία χωρητικότητας τουλάχιστον 20.000 
πι3 (υρίοαάίπρ), ανάγκη η οποία επισημάνθηκε από τους 
συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση του Σχεδίου 
Προγράμματος. 

13) Επειδή, σε ότι αφορά το νέο έργο Σύνδεσης Χρή¬ 
στη «Μετατροπή Μ/Ρ σταθμού ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΗΑΒ (υ- 
2970) για τη σύνδεση ΕΛΠΕ Ασπροπύργου με το ΕΣΦΑ», 
όπως είχε προταθεί από τον Διαχειριστή προς ένταξη 
στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 12 αρχική εισήγησή του, το εν λόγω 
έργο δεν περιλαμβάνεται πλέον στην τελική εισήγηση 
του Διαχειριστή. Και τούτο διότι παρέλκει πλέον η έντα¬ 


ξή του σε Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, δεδομένου ότι 
το έργο αυτό ολοκληρώθηκε μεταξύ του χρονικού δια¬ 
στήματος που παρεβλήθη μεταξύ της αρχικής και της 
τελικής εισήγησης του Διαχειριστή για το Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023. 

14) Επειδή, με βάση την εισήγηση του Διαχειριστή, το 
προτεινόμενο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 
2014-2023 συμβαδίζει με το διακοινοτικό σχέδιο ανά¬ 
πτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα 
της αντίστοιχης περιόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του στοιχείου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και 
της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 
715/2009. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά, απο¬ 
φασίζει: 

1. Την έγκριση του τελικού σχεδίου Προγράμματος 
Ανάπτυξης 2014-2023 με το περιεχόμενο που περιλαμ¬ 
βάνεται στο συνημμένο στην παρούσα κείμενο υπό τον 
τίτλο «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023» και 
το οποίο συνιστά ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας Απόφασης 

2. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

3. Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ του Προ¬ 
γράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023. 

4. Την κοινοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης 
ΕΣΦΑ 2014-2023 στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθ¬ 
μιστικών Αρχών Ενέργειας. 
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Παράρτημα Απόφασης: 

1. «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023» 

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2014 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014-2023. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. ΕΡΓΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2023. 

2.1.1. Έργα Σύνδεσης Χρηστών (αρ. 92 παρ. 4Α. του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ όπως 

ισχύει). 

2.1.2. Έργα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ (αρ. 92 παρ. 4Β του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ όπως 

ισχύει). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

2.1.1.1. Κατασκευή αγωγού υψηλής πίεσης από τη Μάνδρα Αττικής ως την 

εγκατάσταση των ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα για τη σύνδεση με το ΕΣΦΑ και του σχετικού 
μετρητικού σταθμού. 

2.1.1.2. Κατασκευή αγωγού Υψηλής πίεσης Μαυρομάτι (Βάγια)-Λάρυμνα και του 
απαραίτητου Μετρητικού Σταθμού για τη σύνδεση της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ Α.Ε με το ΕΣΦΑ 16 

2.2.1.3. Σταθμός Συμπίεσης στους Κήπους και Μ/Ρ σταθμοί. 

2.2.1.4. Αγωγός Υψηλής Πίεσης Κομοτηνή - Θεσπρωτία (τμήμα ενταγμένο στο ΕΣΦΑ) 17 

2.2.1.5. 2 Π αναβάθμιση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ της νήσου Ρεβυθούσας. 

2.2.1.6. Επέκταση ΕΣΦΑ στην Πελοπόννησο μέχρι την Μεγαλόπολη (Άγιοι θεόδωροι - 

Μεγαλόπολη). 

2.2.1.7. Σύνδεση μονάδας Η/Π της ΡΚ0ΤΕΚ6ΙΑ Α.Ε. στον Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας.. 

2.2.1.8. Επέκταση του ΕΣΜΦΑ από τον κεντρικό αγωγό προς θίσβη. 

2.2.1.9. Σύνδεση της μονάδας Η/Π της Κοπηΐίιοε Ροιλ/θγ Α.Ε στους Αγ. Θεοδώρους. 

2.2.1.10. 2 η Αναβάθμιση Μετρητικού Συνοριακού Σταθμού (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου . 

2.2.1.11. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού 50ΑΩΑ 

Πεδίου. 

2.2.1.12. Αναβάθμιση ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συστήματος 
τιμολόγησης και εξοπλισμού 50ΑΩΑ πεδίου σε Σταθμούς Μ/Κ 1ης γενιάς (1995-2000).... 

2.2.1.13. Επεκτάσεις και αναβαθμίσεις μετρητικών σταθμών Βόρειας και Ανατολικής 

Θεσ/νίκης. 

2.2.1.14. Αναβάθμιση του συστήματος σταθερών επικοινωνιών του ΕΣΦΑ. 

2.2.1.15. Έργα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. 

2.2.1.16. Έργα εκσυγχρονισμού ΕΣΦΑ. 

2.2.1.17 Έργα Εκσυγχρονισμού ΕΣΦΑ-2 η Ομάδα. 

2.2.1.18. Εγκατάσταση Μ/Κ Φαρσάλων. 

2.2.1.19. Εγκατάσταση Μ/Κ Καβάλας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.2. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.3. ΕΡΓΑ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2023. 

Παράρτημα I. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΑΣΦΑ: Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου 
Β/Σ: Βανοστάσιο 

ΔΕΣΦΑ: Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
ΕΣΜΦΑ: Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 
ΕΣΠΑ 2007-2013: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 
ΕΣΦΑ: Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου 
ΕΤΕττ: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

ΠΠΕΑ: Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση 

ΣΕΣ 2014-2020: Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 

ΣΗΘ: Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 

Η/Π: Ηλεκτροπαραγωγός 

ΚΛΣ: Κέντρα Λειτουργίας & Συντήρησης 

ΜΣΣ: Μετρητικός Συνοριακός Σταθμός 

ΟΠΣΦΑ: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φυσικού Αερίου 

ΡΑΕ: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

ΡΠΒ: Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση 

ΥΦΑ: Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο 

ΥΠ: Υψηλή Πίεση 

Βοιτιθ: ΒίΙΙίοπ ουόίε ιτίθΙθγ ρστ 3πηυιη 
Β(Χ: ΒθεΚ υρ ΘοπΙγοΙ ΘθπΙθγ 
ΟΟΤν: Οοδθά ϋιτυϊΐ ΤθΙθνίδίοπ 
ϋΘ5: ϋίϊΐπόυίθά ΘοπίτοΙ δγείθίτι 
<3(Χ: 035 ΘοπΐποΙ ΟθπΙθγ 
Ι6Β: ΙπΐθΓοοηηθεΙΟΓ Θγθθοθ ΒυΙ§3ΐΪ3 
ΙΟΙ: ΙηΙθΓεοηηθοΙΟΓ Θγθθοθ Ιΐ3ΐγ 
Μ/Ρ: ΜθΙθπη§/Κθ§υΐ3άη§ 5ΐ3ΐίοη 
Νιη3: ΝοπτιβΙ Θυόίε ιτιθϊθγ 
ΡΙΘ: ΡΓ0§Γ3ΠΊΓΠ3ί)Ιθ ίοβίε ΘοπΙγοΙΙθγ 
ΚΕΜ: Κθΐηοΐθ 

ΚΤΙΙ: Ρθΐηοΐθ ΤθπτιίηΒΐ ΙΙηίΐ 

5ΘΑ0Α: 5υρθΓνί5οτγ ΘοπϊγοΙ 3ηά ϋ3ΐ3 Αεηυίδίΐίοη - Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής 
Δεδομένων 

ΤΑΡ: ΪΓ3Π5 Αάπ3ΐίο ΡίρθΙίπθ 

ΤΟΜ/ΡϋΗ: ΤίπΊθ Θίνίδίοπ ΜυΙΐίρΙθχίπ§/ ΡΙθ5ίοοήΓοηου5 Θί§ίΐ3ΐ ΗίθΓΒίτήγ 
ΤΜ: ΤθΙθ-ΐΎίθΙθππβ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 69 παράγραφος 2ζ του νόμου 4001/2011 όπως ισχύει, ο Διαχειριστής 
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) καταρτίζει και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
(ΡΑΕ) εγκρίνει και παρακολουθεί την υλοποίησή του Προγράμματος Ανάπτυξης, το οποίο 
καθορίζει τα έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (ΕΣΦΑ) για τα επόμενα δέκα (10) έτη. 

Οι προαναφερθείσες διατάξεις του Ν. 4001/2011 εξειδικεύονται με τις παρ. 1-7 του άρθρου 92 
της του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ όπως ισχύει. 

Κατά την κατάρτιση του ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη την Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ καθώς και: 

«α. στοιχεία της υφιστάμενης καί της προβλεπόμενης προσφοράς καί ζήτησης φυσικού αερίου 
6. την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας καί την ασφάλεια 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο καί οικονομικά αποτελεσματικό 
γ. τη βελτίωση της αποδοηκότητας του Ε.Σ.Φ.Α. καί τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
του, με στόχο την πρόληψη συμφορήσεων, καταστάσεων έκτακτης ανάγκης καί άρνησης 
πρόσβασης 

δ. την τροφοδοσία νέων περιοχών με φυσικό αέριο και τη διασφάλιση της δυνατότητας 
πρόσβασης νέων Χρηστών 
ε. την προστασία του περιβάλλοντος 

στ. το διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της 
παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Καν. 715/2009 
ζ. την βιωσιμότητα των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα και τη δυνατότητα 
χρηματοδότησής τους, εκτός του πλαισίου του Προγράμματος Ανάπτυξης.» 

Στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιλαμβάνονται τα έργα εκείνα που η έναρξη κατασκευής τους 
προβλέπεται εντός του χρονικού ορίζοντα του Προγράμματος (δηλ. για την περίοδο 2014 - 2023), 
καθώς και τα Προγραμματισμένα Έργα των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τους. Ο 
Διαχειριστής τεκμηριώνει την σκοπιμότητα ένταξης των προτεινόμενων έργων που 
περιλαμβάνονται για πρώτη φορά στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και αναφέρει τον τρόπο 
κατασκευής, το προϋπολογιζόμενο κόστος, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τους τρόπους 
χρηματοδότησης και ανάκτησης των αντίστοιχων επενδύσεων. Στη συνέχεια καταγράφονται τα 
έργα του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023, περιλαμβάνοντας για κάθε έργο τα 
στοιχεία που είναι απαραίτητα σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ (Άρθρο 92). 

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης δομείται ως εξής: 

I. Έργα τα οποία περιλαμβάνονται για πρώτη φορά στο σχέδιο (Κεφ. 2.1) 

ί. Έργα Σύνδεσης Χρηστών 

μ. Έργα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 

II. Προγραμματισμένα Έργα (Κεφ. 2.2) 

ί. Έργα που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και 

συνεχίζεται η υλοποίησή τους στην περίοδο αναφοράς του υποβληθέντος Προγράμματος 
Ανάπτυξης. 

ϋ. Έργα που εντάχθηκαν στο Κατάλογο Μικρών Έργων και συνεχίζεται η υλοποίησή 
τους στην περίοδο αναφοράς του υποβληθέντος Προγράμματος Ανάπτυξης. 
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III. Έργα τριετούς περιόδου ανάπτυξης (Κεφ. 2.3.) 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 92 ο Διαχειριστής υποχρεούται κατά τη σύνταξη του 
Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης (στο εξής καλούμενο και «Σχέδιο») να αιτιολογήσει πλήρως 
τους λόγους για τους οποίους δεν συμπεριέλαβε στο Σχέδιο οποιοδήποτε Προγραμματισμένο 
Έργο. 

Επίσης, υπό μορφή συνοπτικού πίνακα, όπως φαίνεται παρακάτω, αναφέρεται για κάθε έργο η 
κατηγορία στην οποία ανήκει (Προγραμματισμένο Έργο/ Νέο Έργο Ανάπτυξης ή Σύνδεσης 
Χρηστών ΕΣΦΑ), ο τύπος της επένδυσης (Αγωγός, μετρητικός σταθμός, εγκατάσταση ΥΦΑ, 
εγκατάσταση ΈΝ<3, υπόγεια αποθήκη, συμπιεστής, εξοπλισμός συστήματος μεταφοράς ή/και 
εγκατάστασης ΥΦΑ), το αναμενόμενο όφελος σύμφωνα με τα κριτήρια του αρ. 92 παρ. 2 του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ όπως ισχύει, η τρέχουσα κατάσταση (υπό μελέτη σκοπιμότητας, υπό 
τεχνική μελέτη/αδειοδότηση, σε διαδικασία ανάθεσης κατασκευής/υλοποίησης, υπό κατασκευή), 
καθώς και αν έχει ληφθεί η απόφαση κατασκευής (ΚθδοΙυΐίοη Ιο εοηδίτυςΐ ή ΕίηθΙ Ιηνθδίηίθηί 
Οθείδίοη), ο τρέχων προϋπολογισμός του έργου και τέλος ο χρόνος ολοκλήρωσης. 

Ως Έναρξη ενός έργου νοείται το χρονικό σημείο ένταξής του στο Σχέδιο Προγράμματος 
Ανάπτυξης ή στον Κατάλογο Μικρών Έργων, μετά από απόφαση του Διαχειριστή, που μπορεί να 
συμπίπτει χρονικά με την απόφαση κατασκευής ή να προηγείται αυτής. Η έναρξη ενός έργου 
δύναται να συνοδεύεται από προϋποθέσεις για την υλοποίηση του (στην περίπτωση ένταξης στο 
Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης τίθεται τουλάχιστον ως προϋπόθεση η έγκριση του σχετικού 
Προγράμματος Ανάπτυξης) και να ακολουθείται από δράσεις για την ωρίμανσή του. 

Ως Απόφαση Κατασκευής ή Τελική Επενδυτική Απόφαση (ΚθδοΙυίίοη Ιο εοηδίΓυεΐ ή ΡιπβΙ 
ΙηνθδΙηίθηΐ ϋθςίδίοη),νοείται η απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου χωρίς 
προϋποθέσεις (εκτός των προϋποθέσεων έγκρισης ανάθεσης συμβάσεων ή λήψης αδειών 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία) - δηλαδή μετά την πλήρωση των τυχόν τεθεισών 
προϋποθέσεων σε προηγούμενο στάδιο - σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό ανάθεσης και 
εκτέλεσης έργων και τις εσωτερικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων του Διαχειριστή, ιδίως ως 
προς την χρηματοδότηση των έργων. 

Ως Χρόνος Ολοκλήρωσης ενός έργου ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο έχει ολοκληρωθεί 
μηχανικά το έργο και μπορεί να λειτουργήσει (ηΐθςΕωηίςΒίΙγ ςοητρίσίθά & ςοηΊΓηίδΒίοηθά & ίθδίθά) 
και είναι έτοιμο για έναρξη μεταφοράς αερίου στον Χρήστη ή έναρξη κανονικής λειτουργίας 
γενικότερα. Για τα έργα πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ως χρόνος 
ολοκλήρωσης νοείται το χρονικό σημείο κατά το οποίο έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και ο 
έλεγχος του Γΐ3Γά\Λ/3Γθ/5θίΐ\Λ/3Γθ (ίηδίΒΐΙθά & άθόυ§§θά) και μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Ο 
χρόνος ολοκλήρωσης ενός έργου σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι ο χρόνος κατά τον οποίο το 
τελευταίο από τα επί μέρους έργα από τα οποία απαρτίζεται έχει ολοκληρωθεί, χωρίς η 
ημερομηνία ολοκλήρωσης να επηρεάζεται σε περίπτωση που τυχόν επί μέρους έργα τίθενται σε 
λειτουργία νωρίτερα. 

Για τα νέα έργα στο Σχέδιο αναφέρεται και η επίδραση στη μέση χρέωση χρήσης ΕΣΦΑ. 

Επί πλέον, για κάθε έργο στο Σχέδιο αναφέρεται ο σχεδιαζόμενος τρόπος χρηματοδότησης του 
καθώς και ο τρόπος ανάκτησης των αντίστοιχων κεφαλαίων επένδυσης. 




Σύνοψη Έργου 
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Κατηγορία Έργου 

Χρήστες για τους οποίους απαιτείται Σύναψη 
Δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότητας (για τα'Εργα 
Σύνδεσης Χρηστών) 

Ποσοστό Μεταφορικής Ικανότητας για το οποίο 
απαιτείται Σύναψη Δέσμευσης Μεταφορικής 
Ικανότητας (για τα'Εργα Σύνδεσης Χρηστών) 

Τύπος Επένδυσης 

Τρέχων Προϋπολογισμός 

Αναμενόμενο Όφελος 

Έναρξη 

Χρόνος Ολοκλήρωσης 

Συμβατική δέσμευση Χρήστη (γιατα'Εργα 

Σύνδεσης Χρηστών) 

Απόφαση Κατασκευής 

Τρέχουσα κατάσταση 

Τρόπος Χρηματοδότησης 

Τρόπος ανάκτησης επενδύσεων 


Επίδραση στη μέση χρέωση χρήσης ΕΣΦΑ (για τα 
νέα έργα 1 ) 


Μετά τη σύνοψη κάθε έργου δίνεται σύντομη περιγραφή αυτού καθώς και κάθε αναγκαία 
σχετική πληροφορία. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΤΟ 
ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Σε συνάφεια με τον Κανονισμό 715/2009/ΕΚ οι Διαχειριστές Συστημάτων μεταφοράς οφείλουν να 
συνεργάζονται σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου (Ευτορθθη ΝθΙμ/ογΚ οί ΤΓ3η5ΐηί55ίοη 5γ5ΐθΐτι ΟρθΓ3ΐθΓ5 ίοτ <535, 
ΕΝΤ50-(3). Ειδικότερα, καλούνται να δημοσιεύουν μη δεσμευτικό δεκαετές κοινοτικό πρόγραμμα 
ανάπτυξης δικτύων («διακοινοτικό σχέδιο ανάπτυξης δικτύων») καθώς και περιφερειακό 
επενδυτικό πρόγραμμα ανά διετία. Σκοπός και των δύο κειμένων είναι να ενημερώσουν τους 
ενδιαφερομένους για τα νέα έργα που θα υλοποιηθούν και θα σημειώσουν μελλοντικές 
ευκαιρίες μεταφοράς αερίου σε κάθε χώρα. 

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για την χρονική περίοδο 2014-2023 είναι συμβατό με το 
τελευταίο εγκεκριμένο διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης. 

Αντίστοιχα λαμβάνεται υπόψη το εγκεκριμένο κατά το παρόν περιφερειακό επενδυτικό 
πρόγραμμα κατά την σύνταξη του Προγράμματος Ανάπτυξης 2014-2023. 

Σημειώνεται ότι στο περιφερειακό επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται μόνο τα έργα που 
δίνουν προστιθέμενη αξία σε περιφερειακό και όχι σε εθνικό επίπεδο. 


1 Έργα που εντάσσονται πρώτη φορά σε Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. ΕΡΓΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2023 

2.1.1. Έργα Σύνδεσης Χρηστών 

(αρ. 92 παρ. 4Α του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ όπως ισχύει) 

Δεν προτείνονται έργα προς ένταξη. 

2.1.2. Έργα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 

(αρ. 92 παρ. 4Β του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ όπως ισχύει) 

Δεν προτείνονται έργα προς ένταξη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2 ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

2.2.1.1. Κατασκευή αγωγού υψηλής πίεσης από τη Μάνδρα Αττικής ως την εγκατάσταση των 
ΕΛΠΕ στην Ελευσίνα για τη σύνδεση με το ΕΣΦΑ και του σχετικού μετρητικού σταθμού 


Σύνοψη Έργου 

Κατηγορία Έργου 

Προγραμματισμένο Έργο 

Τύπος Επένδυσης 

Αγωγός 

Μετρητικός Σταθμός 

Τρέχων προϋπολογισμός 

5,9 εκ. € 

Αναμενόμενο Όφελος 

Επέκταση πρόσβασης Χρηστών στο ΕΣΦΑ 

Έναρξη 

Νοε-12 

Χρόνος ολοκλήρωσης 

Δεκ-14 

Συμβατική δέσμευση Χρήστη 

Ναι 

Απόφαση κατασκευής 

Ναι 

Τρέχουσα κατάσταση 

Υπό κατασκευή 

Τρόπος Χρηματοδότησης 

Ίδια κεφάλαια ΔΕΣΦΑ 

Τρόπος ανάκτησης επενδύσεων 

-Τέλος Σύνδεσης από Χρήστη 
-Ένταξη του υπολοίπου στη ΡΠΒ 


Το απαιτούμενο έργο συνίσταται στην κατασκευή: 

- Αγωγού μήκους 6,5 Κγπ και διαμέτρου 10 ίη ο οποίος θα ξεκινήσει από το 
βανοστάσιο "Μάνδρα" και αφού διέλθει, με υπόγεια διάτρηση, κάτω από τις 


2 Απόφαση ΡΑΕ 525/2013 της 31 ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την «Έγκριση του προγράμματος ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2013- 
2022 ». 
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σιδηροδρομικές γραμμές και τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, θα καταλήξει 
στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ 

- Μετρητικού σταθμού ο οποίος θα εγκατασταθεί σε χώρο που θα παραχωρήσουν 
τα ΕΛΠΕ 


2.2.1.2. Κατασκευή αγωγού Υψηλής πίεσης Μαυρομάτι (Βάγια)-Λάρυμνα και του απαραίτητου 
Μετρητικού Σταθμού για τη σύνδεση της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ Α.Ε. με το ΕΣΦΑ 


Σύνοψη Έργου 

Κατηγορία Έργου 

Προγραμματισμένο Έργο 

Τύπος Επένδυσης 

Αγωγός 

Μετρητικός Σταθμός 

Τρέχων προϋπολογισμός 

17,5 εκ. € 

Αναμενόμενο Όφελος 

Επέκταση πρόσβασης Χρηστών στο ΕΣΦΑ 

Έναρξη 

Ιουν-13 

Χρόνος ολοκλήρωσης 

3 

Συμβατική δέσμευση Χρήστη 

Εκκρεμεί 

Απόφαση κατασκευής 

Όχι 4 

Τρέχουσα κατάσταση 

Υπό τεχνική μελέτη/αδειοδότηση 

Τρόπος χρηματοδότησης 

Ίδια κεφάλαια ΔΕΣΦΑ 

Τρόπος ανάκτησης επενδύσεων 

-Τέλος Σύνδεσης από Χρήστη 
-Ένταξη του υπολοίπου στη ΡΠΒ 5 


Το απαιτούμενο έργο συνίσταται στην κατασκευή: 

• Αγωγού μήκους 36 1<ιτι και διαμέτρου ΙΟίη ο οποίος θα ξεκινά από το βανοστάσιο 
«Μαυρομάτι (Βάγια)» του Κεντρικού Αγωγού του Συστήματος Μεταφοράς και θα 
καταλήγει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΛΑΡΚΟ Α.Ε. στη Λάρυμνα. 

• Μετρητικού σταθμού ο οποίος θα κατασκευαστεί σε χώρο που θα παραχωρήσει η 
ΛΑΡΚΟ. 


2.2.1.3. Σταθμός Συμπίεσης στους Κήπους και Μ/Ρ σταθμοί 


Σύνοψη Έργου 

Κατηγορία Έργου 

Προγραμματισμένο Έργο 

Τύπος Επένδυσης 

Συμπιεστής, Μετρητικός Σταθμός 

Τρέχων προϋπολογισμός 

85 εκ. € 6 

Αναμενόμενο Όφελος 

Τεχνική επάρκεια ΕΣΦΑ, αύξηση ευελιξίας 
ΕΣΦΑ, ενίσχυση ανταγωνισμού 

Έναρξη 

19-1ουλ-07 7 

Χρόνος ολοκλήρωσης 

_8 


3 Δεν έχει υπογράφει Συμφωνία Σύνδεσης 

4 Η απόφαση κατασκευής θα ληφθεί όταν αναληφθούν οι σχετικές συμβατικές δεσμεύσεις από τον αιτούντα Χρήστη. 

5 Εφόσον ληφθεί η απόφαση κατασκευής. 

6 Προκαταρτική εκτίμηση για την περίπτωση μέγιστης ροής 

7 Είναι ο χρόνος έγκρισης της σκοπιμότητας εκπόνησης του βασικού σχεδιασμού 
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Απόφαση κατασκευής 

Όχι 9 

Τρέχουσα κατάσταση 

Υπό τεχνική μελέτη 10 

Τρόπος Χρηματοδότησης 

Δεν έχει καθορισθεί ακόμα 

Τρόπος ανάκτησης επενδύσεων 

Δεν έχει καθορισθεί ακόμα 


Το έργο έχει ως στόχο την αύξηση της Μεταφορικής Ικανότητας του ΕΣΦΑ προκειμένου να γίνει 
εφικτή τόσο η δυνατότητα τροφοδοσίας της ελληνικής αγοράς με μεγαλύτερες ποσότητες 
φυσικού αερίου όσο και η δυνατότητα διαμετακόμισης ποσοτήτων φυσικού αερίου προς την 
ευρωπαϊκή αγορά με την χρήση κατάντη συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου με τη μορφή 
ΑΣΦΑ που υπάρχει δυνατότητα να αναπτυχθούν στην περιοχή (Τγ3Π5 Αάιϊθΐιο ΡίρθΙίηθ-ΤΑΡ, ΙΟΒ, 
161). 

Δεδομένου ότι δεν έχουν καθορισθεί ακόμα οι σχετικές ανάγκες, το μέγεθος του σταθμού 
συμπίεσης δεν είναι καθορισμένο ακόμα. Στην περίπτωση μέγιστης ροής για εξυπηρέτηση 
διαμετακόμισης θα απαιτηθεί η εγκατάσταση σταθμού συμπίεσης που θα αποτελείται από 3 
μονάδες συμπίεσης αποτελούμενες από φυγοκεντρικό συμπιεστή και αεριοστρόβιλο ισχύος έως 
9,7 Μ\Λ/ έκαστη . 

Το έργο περιλαμβάνει και δύο μετρητικούς/ρυθμιστικούς σταθμούς: ένα στην Κομοτηνή και ένα 
στη Ν. Μεσημβρία για τη διασύνδεση του ΕΣΦΑ με υποδομές διαμετακόμισης Φ.Α. 

Σημειώνεται ότι το κόστος των τεχνικών μελετών για το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το 
Πρόγραμμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας της Ε.Ε., με ποσοστό 50% επί του κόστους. 

Ο Βασικός Σχεδιασμός του έργου ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2012 για την περίπτωση 
μεταφοράς από τους Κήπους ως την Κομοτηνή 11 όειτΐ3 (με ημερήσιο συντελεστή φόρτισης 0,9). 
Η Μελέτη Προκαταρκτικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) εγκρίθηκε το Δεκέμβριο 2010. 

Ο προκαταρκτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 85 εκ. € συμπεριλαμβανομένης της 
σχετικής αναβάθμισης του υφιστάμενου Μετρητικού Σταθμού «Κήποι». Είναι σαφές ότι η 
υλοποίηση και ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου εξαρτώνται από το ενδιαφέρον των Χρηστών. 

Σημειώνεται ότι η λειτουργία συμπιεστή στους Κήπους (μικρότερης ισχύος) δύναται να 
εξυπηρετήσει και μόνο την ελληνική αγορά δυτικά της Κομοτηνής εφόσον υπάρξουν αιτήματα για 
εισαγωγή αερίου από την Τουρκία, και για ποσότητες άνω της υφιστάμενης τεχνικής 
δυναμικότητας. Στην περίπτωση αυτή πιθανότατα θα απαιτηθούν και περαιτέρω ενισχύσεις του 
ΕΣΦΑ ανάλογα με την γεωγραφική κατανομή των καταναλώσεων φυσικού αερίου (π.χ. πιθανόν 
σταθμός συμπίεσης στην Αμπελιά ή/και ενίσχυση του σταθμού συμπίεσης Ν. Μεσημβρίας). 


2.2.1.4. Αγωγός Υψηλής Πίεσης Κομοτηνή - Θεσπρωτία (τμήμα ενταγμένο στο ΕΣΦΑ) 





Σύνοψη Έργου 

Κατηγορία Έργου 

Προγραμματισμένο Έργο 


8 Δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση κατασκευής 

9 Η απόφαση κατασκευής του έργου δεν έχει ληφθεί ακόμα και το κόστος του έργου δεν έχει περιληφθεί στην εν ισχύι 
Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση. 

10 Έχει γίνει η τεχνική μελέτη / προκαταρκτική αδειοδότηση για την περίπτωση μέγιστης ροής. 
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Τύπος Επένδυσης 

Αγωγός, Μετρητικός Σταθμός 

Τρέχων προϋπολογισμός 

1100 εκ. € η 

Αναμενόμενο Όφελος 

Διαφοροποίηση πηγών προμήθειας Φ.Α, 
ασφάλεια τροφοδοσίας 

Έναρξη 

19-1ουλ-07 12 

Χρόνος ολοκλήρωσης 

13 

Απόφαση κατασκευής 

Όχι 14 

Τρέχουσα κατάσταση 

Υπό τεχνική μελέτη 15 

Τρόπος Χρηματοδότησης 

Δεν έχει καθορισθεί ακόμα 

Τρόπος ανάκτησης επενδύσεων 

Δεν έχει καθορισθεί ακόμα 


Ο αγωγός Κομοτηνή - Θεσπρωτία αποτελείται από αγωγό φυσικού αερίου Υψηλής Πίεσης 80 03Γ§ 
(πίεση σχεδιασμού), μήκους περίπου 613 Κιη καί διαμέτρου 42ίη. Η προτείνόμενη χάραξη του 
αγωγού έχει αρχή την Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής στον Νομό Ροδόπης και καταλήγει στα 
παράλια του Νομού Θεσπρωτίας. Εκτός από τον αγωγό, το έργο αποτελείται από μια σειρά 
υπέργειων εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του και περιλαμβάνουν ένα 
Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης, δύο σταθμούς συμπίεσης (στην Κομοτηνή και Ν. 
Μεσημβρία), σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης, βανοστάσια, ξεστροπαγίδες και έργα 
τηλεπικοινωνιών και τηλεχειρισμού. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα τροφοδοσίας αστικών 
περιοχών στην εγγύς γειτνίαση του υπό σχεδίασμά αγωγού. Το έργο συνδυάζεται με το 
προηγούμενο Προγραμματισμένο έργο υπ'αρ. 2.2.1.3. (Σταθμός συμπίεσης στους Κήπους και 
Μ/Ρ σταθμοί). 


2.2.1.5. 2 η αναβάθμιση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ της νήσου Ρεβυθούσας 


Σύνοψη Έργου 

Κατηγορία Έργου 

Προγραμματισμένο Έργο 

Τύπος Επένδυσης 

Εγκατάσταση ΥΦΑ 

Τρέχων προϋπολογισμός 

156,25 εκ. € 

Αναμενόμενο Όφελος 

Αύξηση ευελιξίας ΕΣΦΑ, ασφάλεια 
τροφοδοσίας, ενίσχυση ανταγωνισμού 

Έναρξη 

09-Απρ-10 

Χρόνος ολοκλήρωσης 

Δεκ-16 

Απόφαση κατασκευής 

Ναι 

Τρέχουσα κατάσταση 

-Υπό Κατασκευή (3η δεξαμενή) 

- Διαδικασία διαγωνισμού για την ανάθεση 
κατασκευής της επέκτασης των 
εγκαταστάσεων αεριοποίησης ΥΦΑ και της 


1 Προκαταρτική εκτίμηση για την περίπτωση μεγίστης ροής 

12 Είναι ο χρόνος έγκρισης της σκοπιμότητας εκπόνησης του βασικού σχεδιασμού 

13 Δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση κατασκευής 

14 Η απόφαση κατασκευής του έργου δεν έχει ληφθεί ακόμα και το κόστος του έργου δεν έχει περιληφθεί στην εν ισχύι 
Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση. 

15 Έχει γίνει η τεχνική μελέτη / προκαταρκτική αδειοδότηση για την περίπτωση μέγιστης ροής. Δεν έχει ληφθεί Έγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων. Απαιτείται συμπλήρωση / επικαιροποίηση των τεχνικών μελετών. 
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επέκτασης του Μ/Κ Αγ. Τριάδας 
- Υπό τεχνική μελέτη/αδειοδότηση 
(λιμενικά) 

Τρόπος χρηματοδότησης 

- Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ (35%) 

- Δάνειο Ε.Τ.Επ. (80 Μ€) -Ίδια κεφάλαια (το 
υπόλοιπο) 

Τρόπος ανάκτησης επενδύσεων 

Ένταξη στη ΡΠΒ (χωρίς την επιχορήγηση) 16 



Το αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνει: 

α. Αύξηση αποθηκευτικού χώρου του σταθμού με την ενκατάσταση νέας δεξαμενής 

χωρητικότητας 95.000 ηη3. 

Με την προσθήκη της τρίτης δεξαμενής ο συνολικός χώρος αποθήκευσης θα αυξηθεί από τα 
130.000 ιπ3 στα 225.000 γπ 3 και ο διατιθέμενος στους Χρήστες αποθηκευτικός χώρος από 
110.000 ιπ3 σε περίπου 200.000 ιτι3 (δηλ. κατά 82%) 

Η εγκατάσταση τρίτης δεξαμενής θα ενισχύσει περαιτέρω το επίπεδο ασφάλειας τροφοδοσίας 
του ΕΣΜΦΑ σε περιπτώσεις διατάραξης της τροφοδοσίας των βόρειων σημείων εισόδου. Η 
τεχνική λύση που επελέγη για την κατασκευή συνδυάζει υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας και 
τη μικρότερη δυνατή οπτική όχληση. 

6. Αναβάϋςαση των λιμενικών εγκαταστάσεων νια την υποδοχή μεγαλύτερων πλοίων 

Τα έργα αναβάθμισης των λιμενικών εγκαταστάσεων θα οδηγήσουν στη δυνατότητα 
υποδοχής μεγαλύτερων πλοίων. Συγκεκριμένα θα καταστεί εφικτός ο ελλιμενισμός πλοίων 
χωρητικότητας έως και 260.000 ιύί 3 (φ-ιτΐ3χ) από 140.000 ιτι3 που είναι σήμερα. Επομένως, θα 
μπορεί να ελλιμενίζεται το σύνολο των πλοίων μεταφοράς ΥΦΑ. 

Το παρόν έργο αναμένεται να συνεισφέρει στην αύξηση του ανταγωνισμού λόγω 
ενεργοποίησης περισσότερων μεταφορέων ΥΦΑ. Επίσης θα προκόψει όφελος για τους 
Χρήστες από το γεγονός ότι θα μπορούν να παραλαμβάνονται μεγαλύτερα φορτία ενώ το ανά 
μονάδα όγκου μεταφορικό κόστος του ΥΦΑ θα μειώνεται όσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο 
παραλαβής. Συνεπώς, το έργο αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου 
για τον καταναλωτή. 

Στο έργο συμπεριλαμβάνονται οι απαραίτητες μηχανολογικές τροποποιήσεις των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων εκφόρτωσης ώστε να είναι δυνατή η αντίστροφη ροή ΥΦΑ 
προς τον λιμενοβραχίονα και να δίδεται έτσι η δυνατότητα μεταφόρτωσης ΥΦΑ από τις 
δεξαμενές της Ρεβυθούσας σε μεγάλα πλοία χωρητικότητας τουλάχιστον 20.000 ιτι 3 
(υρΙθ3άίη§). Η επένδυση περιλαμβάνει και αντικατάσταση αντλιών προκειμένου να αυξηθεί η 
δυναμικότητα της ανωτέρω μεταφόρτωσης. 

V. Περαιτέρω αύξηση του Ρυϋρού Αεριοποίησης 

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση κρυογενικού εξοπλισμού ο οποίος θα αυξήσει τον 
ρυθμό αεριοποίησης σε κανονικές συνθήκες (5υ5ΐ3ίηθά Μ3χίιτιυιη 5θηά-ουΙ Ρώίθ 5Μ5Κ, δηλ. 
χωρίς τη χρήση του εφεδρικού εξοπλισμού), από 1000 ιτι3/1ι Ι_Ν<Ξ 17 σήμερα, σε 1400 ιτι3/ή ΕΝΰ 
(δηλ. αύξηση κατά 40%). Παραμένει ως έχει ο εφεδρικός εξοπλισμός των 250 ιπ3/!ί Ι.Ν6. 

Με την προτεινόμενη αναβάθμιση του σταθμού, ο ρυθμός αεριοποίησης 5Μ5Κ θα αυξηθεί 
από τα 12,47 στα 19,15 εκ. Νιηθ/τώγ, ενώ σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (δηλ. με τη χρήση 


16 Το κόστος του έργου (χωρίς τις επιχορηγήσεις) δεν έχει ενταχθεί ακόμα στην εν ισχύι Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση 
λόγω των διατάξεων του Κανονισμού Τιμολόγησης περί Μείζονος Έργου 
17 1 γτι 3 ΥΦΑ = 570 Νγτι 3 Φ.Α 
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καί του εφεδρικού εξοπλισμού), ο συνολικός ρυθμός αεριοποίησης θα είναι εφικτό να ανέλθει 
στα 22,57 εκ. Νιη3/ά3γ. Η τεχνική λύση που επελέγη για την αύξηση του ρυθμού 
αεριοποίησης ΥΦΑ είναι αυτή της προσθήκης ενός αεριοποιητή θαλάσσης (Οροη ΡώεΚ 
\/3ροπζθΐ·), η λειτουργία του οποίου δεν επιφέρει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επίσης θα 
αντικατασταθούν τρεις αντλίες θαλάσσιου ύδατος, και θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του 
αντλιοστασίου θαλασσινού νερού. 

δ. Αναβάθμιση του Μετρητικού Σταϋυού της Αν. Τριάδας 

Το έργο αυτό είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της αναβάθμισης του ρυθμού αεριοποίησης, 
όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. 

Από την 1 η Ιουνίου 2014 έχουν ξεκινήσει οι κατασκευαστικές εργασίες για την τρίτη δεξαμενή 
ενώ σε φάση αξιολόγησης των προσφορών βρίσκεται ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση του 
ρυθμού αεριοποίησης του σταθμού και ο διαγωνισμός της αναβάθμισης του μετρητικού σταθμού 
της Αγίας Τριάδας. 

Το έργο της αναβάθμισης των λιμενικών εγκαταστάσεων βρίσκεται σε φάση τεχνικής μελέτης. 
Βάσει του τρέχοντος χρονοδιαγράμματος η ολοκλήρωση του συνολικού έργου αναμένεται να 
ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2016. Ο τρέχων προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 156,25 
εκατ. €. 

Ο ΔΕΣΦΑ έχει αιτηθεί τη συγχρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση των τιμολογίων χρήσης του ΕΣΦΑ από την επένδυση αυτή. 
Εγκρίθηκε ποσοστό επιχορήγησης (δημόσια δαπάνη) 35% του επιλέξιμου κόστους μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Το υπόλοιπο ποσό (65%) του 
συνολικού προϋπολογισμού που δεν θα συγχρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ θα καλυφθεί από ίδια 
κεφάλαια και δανεισμό. Όσον αφορά στο δανεισμό, ο ΔΕΣΦΑ αιτήθηκε τη χορήγηση δανείου 
ύφους 80 εκ. € από την ΕΤΕπ το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της τελευταίας. 
Ήδη έχει εκταμιευτεί η πρώτη δόση των 40 εκατ. €. Το κόστος της επένδυσης που δεν θα 
επιδοτηθεί από το ΠΔΕ δεν έχει ενταχθεί στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του ΕΣΦΑ που 
χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των χρεώσεων χρήσης ΕΣΦΑ που ισχύουν βάσει της υπ' 
αριθμ. 722/2012 Απόφασης της ΡΑΕ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης (άρθρο 20 παρ. 
Ι.α.ϊϋ) η εν λόγω επένδυση εντάσσεται στη ΡΠΒ κατά το έτος έναρξης της λειτουργίας του έργου. 



Εικόνα 1: Εναέρια προσεγγιστική όψη τερματικού σταθμού νήσου Ρεβυθούσας με την εγκατάσταση της 3 ης 
δεξαμενής. 


2.2.1.6. Επέκταση ΕΣΦΑ στην Πελοπόννησο μέχρι την Μεγαλόπολη (Αγιοι θεόδωροι - 
Μεγαλόπολη) 


Σύνοψη Έργου 

Κατηγορία Έργου 

Προγραμματισμένο Έργο 

Τύπος Επένδυσης 

Αγωγός 
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Μετρητικός Σταθμός 

Τρέχων προϋπολογισμός 

109,73 εκατ. € 

Αναμενόμενο Όφελος 

Επέκταση πρόσβασης Χρηστών στο ΕΣΦΑ, 
Τροφοδοσία νέων περιοχών 

Έναρξη 

19-1ουλ-07 

Χρόνος ολοκλήρωσης 

Ιαν-15 

Συμβατική δέσμευση Χρήστη 

Ναι 

Απόφαση κατασκευής 

Ναι 

Τρέχουσα κατάσταση 

Υπό κατασκευή (αγωγός ΥΠ, σταθμός Μ) 

Τρόπος χρηματοδότησης 

-Επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ (35%) 

-Δάνειο Ε.Τ.Επ. (55 Μ€) 

-Ίδια κεφάλαια ΔΕΣΦΑ (το υπόλοιπο) 

Τρόπος ανάκτησης επενδύσεων 

-Τέλος Σύνδεσης από Χρήστη 

-Ένταξη του υπολοίπου στη ΡΠΒ (χωρίς τις 

επιχορηγήσεις) 


Σκοπός της κατασκευής του έργου είναι η και η τροφοδοσία με καύσιμο φυσικό αέριο του 
θερμικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ που κατασκευάζεται στη Μεγαλόπολη καθώς και 
η τροφοδοσία των ευρύτερων βιοτεχνικών / αστικών περιοχών από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός 
υψηλής πίεσης (περιοχές Κορίνθου, Άργους - Ναυπλίου, Τρίπολης και Μεγαλόπολης). 

Το έργο σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε να είναι εφικτή η μελλοντική επέκταση του αγωγού στην 
ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου (Πάτρα, Καλαμάτα, Σπάρτη και Πύργος), με προοπτική να 
ολοκληρωθεί γεωγραφικά το χερσαίο Σύστημα Υψηλής Πίεσης και στις Περιφέρειες 
Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος. 

Για την υλοποίηση των εν λόγω επεκτάσεων ο ΔΕΣΦΑ εκπόνησε μελέτη σκοπιμότητας. Η 
αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής βιωσιμότητάς τους ακολουθεί τις διατάξεις που θέτουν 
ο Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ και ο Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ. 

Επίσης, επισημαίνεται ο αναπτυξιακός ρόλος του έργου, δεδομένου ότι θα δοθεί η δυνατότητα 
ανάπτυξης νέων ενεργειακών τεχνολογιών στην Πελοπόννησο. 

Η εν λόγω επέκταση του ΕΣΦΑ θα πραγματοποιηθεί με την κατασκευή αγωγού υψηλής πίεσης 
που θα ξεκινά από την περιοχή των Αγίων Θεοδώρων και θα καταλήγει στις εγκαταστάσεις της 
ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη συνολικού μήκους 168 Κιη. Ο υπό κατασκευή αγωγός ΥΠ θα αποτελείται 
από το τμήμα Αγίων Θεοδώρων - Εξαμιλίων διαμέτρου 30 ίη και μήκους 12 Και και από το τμήμα 
Εξαμιλίων - Μεγαλόπολης διαμέτρου 24 ίη και μήκους 156 Κιη. Η όδευση του έργου 
παρουσιάζεται στην Εικόνα 2. 

Η κατασκευή του έργου ανατέθηκε τον Φεβρουάριο του 2012 και η υλοποίηση του έργου είναι σε 
εξέλιξη. Το σύνολο του έργου (αγωγός και μετρητικός σταθμός) αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 
Ιανουάριο του 2015. 
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Εικόνα 2: Όδευση αγωγού Άγιοι Θεόδωροι - Μεγαλόπολη 


Ο τρέχων προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 109,73 εκατ. € (περίπου 107,6 εκατ. € 
για τον αγωγό και 2,1 εκατ. € για τον μετρητικό σταθμό στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης). Από το 
προαναφερθέν ποσό, η ΔΕΗ θα καταβάλει το Τέλος Σύνδεσης που εκτιμάται σε περίπου 3,5 εκατ. 
€. Για το έργο έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 35% επί του επιλέξιμου κόστους από το ΠΔΕ στα 
πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το υπόλοιπο κόστος του έργου θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια του 
ΔΕΣΦΑ και δανεισμό. Έχει υπογράφει σχετική δανειακή σύμβαση με την ΕΤΕπ, το ποσό του 
δανείου ανέρχεται σε 55 εκατ. € και έχει ήδη εκταμιευτεί σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση (30 εκατ. 
€) εκταμιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2012 ενώ η δεύτερη δόση (25 εκατ. €) εκταμιεύτηκε το 2013. 


2.2.1.7. Σύνδεση μονάδας Η/Π της ΡΚΟΤΕΚ6ΙΑ Α.Ε. στον Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας 


Σύνοψη Έργου 

Κατηγορία Έργου 

Προγραμματισμένο Έργο 

Τύπος Επένδυσης 

Μετρητικός Σταθμός 

Τρέχων προϋπολογισμός 

1,8 εκατ. € 

Αναμενόμενο Όφελος 

Δυνατότητα πρόσβασης νέων Χρηστών 

Έναρξη 

31-1ουλ-08 

Χρόνος ολοκλήρωσης 

Φεβ-15 

Συμβατική δέσμευση Χρήστη 

Ναι 

Απόφαση κατασκευής 

Ναι 

Τρέχουσα κατάσταση 

Υπό Κατασκευή 

Τρόπος χρηματοδότησης 

Ίδια κεφάλαια ΔΕΣΦΑ 

Τρόπος ανάκτησης επενδύσεων 

Τέλος Σύνδεσης από Χρήστη 


Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής (Η/Π) που κατασκευάστηκε στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας έχει 
ονομαστική ισχύ 444,5 Μ\Λ/ και ετέθη σε δοκιμαστική λειτουργία στα τέλη Νοεμβρίου του 2010. 

Δεδομένου ότι η μονάδα Η/Π κατασκευάστηκε στην ίδια περιοχή με την υφιστάμενη μονάδα 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) της Αλουμίνιον Α.Ε, που ήδη τροφοδοτείται 
με φυσικό αέριο, η απαιτούμενη επένδυση αφορά κυρίως στην κατασκευή του Μετρητικού 
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Σταθμού, αφού ο αγωγός τροφοδοσίας της (αγωγός ΥΠ Μαυρονέρι - Αντίκυρα, διαμέτρου 20ίπ) 
υφίσταται ήδη. Για την πρώτη φάση λειτουργίας της μονάδας ως προσωρινή μετρητική διάταξη 
χρησιμοποιείται αυτή της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής μέσω κατάλληλης διάταξης 
σωληναγωγών (όγ ρ355). 

Η σύμβαση για την κατασκευή και εγκατάσταση του εν λόγω Μετρητικού Σταθμού έχει ήδη 
υπογράφει και η υλοποίηση της επένδυσης αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 
2015. Ο τρέχων προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε περίπου 1,8 εκατ. €. Το κόστος θα 
καλυφθεί από τον ηλεκτροπαραγωγό ως Τέλος Σύνδεσης. 

2.2.1.8. Επέκταση του ΕΣΜΦΑ από τον κεντρικό αγωγό προς Θίσβη 


Σύνοψη Έργου 

Κατηγορία Έργου 

Προγραμματισμένο Έργο 

Τύπος Επένδυσης 

Αγωγός 

Μετρητικός Σταθμός 

Τρέχων προϋπολογισμός 

14,4 εκατ. € 

Αναμενόμενο Όφελος 

Δυνατότητα πρόσβασης νέων Χρηστών 

Έναρξη 

24-Ιαν-08 

Χρόνος ολοκλήρωσης 

Ιαν-15 

Συμβατική δέσμευση Χρήστη 

Ναι 

Απόφαση κατασκευής 

Ναι 

Τρέχουσα κατάσταση 

-Ολοκληρωμένο (Αγωγός) 

-Υπό Κατασκευή (σταθμός Μ) 

Τρόπος χρηματοδότησης 

Ίδια κεφάλαια ΔΕΣΦΑ 

Τρόπος ανάκτησης επενδύσεων 

-Τέλος Σύνδεσης από Χρήστη 
-Ένταξη του υπολοίπου στη ΡΠΒ 


Το έργο έχει ως στόχο την την τροφοδοσία της νέας μονάδας Η/Π της ΕίΡΕϋΙδΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ II 
στην Θίσβη, ισχύος 421,6 Μ \Ν καθώς και την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών του 
βιομηχανικού, οικιακού και εμπορικού τομέα στην ευρύτερη περιοχή της Θίσβης και της 
Δόμβραινας. 

Για τη σύνδεση της εν λόγω μονάδας με το ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ έχει ήδη κατασκευάσει αγωγό Υψηλής 
Πίεσης (ΥΠ) μήκους 26,3 Κιτι και διαμέτρου 20ίη και θα κατασκευάσει τον απαραίτητο Μετρητικό 
Σταθμό για την τροφοδότηση της μονάδας. Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ήδη τροφοδοτείται με 
φυσικό αέριο μέσω παράκαμψης (Βγ Ρ355) που έχει κατασκευαστεί και η μέτρηση 
πραγματοποιείται από το αντίστοιχο σύστημα της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής. Το σημείο 
σύνδεσης του αγωγού τροφοδοσίας της μονάδας με τον κύριο αγωγό ΥΠ είναι το Βανοστάσιο 
(Β/Σ) στα Βάγια. Το έργο του Μετρητικού Σταθμού αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 
2015. 

Το κόστος του έργου ανήλθε σε 12,3 εκατ. € πλέον του προϋπολογιστικού κόστους 2,1 εκατ. € για 
το σταθμό μέτρησης της νέας μονάδας. Το Τέλος Σύνδεσης θα καλυφθεί από τον 
ηλεκτροπαραγωγό (τμήμα του αγωγού και μετρητικός σταθμός) και εκτιμάται σε 3,45 εκ. €. 
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Το υπόλοιπο ποσό πλην του κόστους Τέλους Σύνδεσης θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια του 
ΔΕΣΦΑ, ενώ η ανάκτηση της επένδυσης θα γίνει μέσω των τιμολογίων μεταφοράς, καθώς 
εντάσσεται στη ΡΠΒ. 


2.2.1.9. Σύνδεση της μονάδας Η/Π της ΚοππίΗοε ΡοννθΓ Α.Ε στους Αγ. Θεοδώρους 





Σύνοψη Έργου 

Κατηγορία Έργου 

Προγραμματισμένο Έργο 

Τύπος Επένδυσης 

Μετρητικός Σταθμός 

Τρέχων προϋπολογισμός 

1,65 εκατ. € 

Αναμενόμενο Όφελος 

Δυνατότητα πρόσβασης νέων Χρηστών 

Έναρξη 

10-Φεβ-11 

Χρόνος ολοκλήρωσης 

Μαρ-15 

Συμβατική δέσμευση Χρήστη 

Ναι 

Απόφαση κατασκευής 

Ναι 

Τρέχουσα κατάσταση 

Υπό Κατασκευή 

Τρόπος χρηματοδότησης 

Ίδια κεφάλαια ΔΕΣΦΑ 

Τρόπος ανάκτησης επενδύσεων 

Τέλος Σύνδεσης από Χρήστη 


Η εταιρεία Κόρινθος Ροιλ/θγ Α.Ε. προχώρησε στην υλοποίηση νέας θερμικής μονάδας 
ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο, στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, 
δίπλα στις εγκαταστάσεις της Μοίοτ ΟίΙ. Η μονάδα ήδη λειτουργεί καθώς η μέτρηση των 
ποσοτήτων φυσικού αερίου γίνεται από τη μετρητική εγκατάσταση της μονάδας 
ηλεκτροπαραγωγής. Ο τρέχων προϋπολογισμός του έργου είναι 1,65 εκατ. € και θα καλυφθεί από 
τον Χρήστη ως Τέλος Σύνδεσης. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2015. 


2.2.1.10. 2 η Αναβάθμιση Μετρητικού Συνοριακού Σταθμού (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου 


Σύνοψη Έργου 

Κατηγορία Έργου 

Προγραμματισμένο Έργο 

Τύπος Επένδυσης 

Εξοπλισμός Συστήματος Μεταφοράς 

Τρέχων προϋπολογισμός 

3,3 εκατ. € 

Αναμενόμενο Όφελος 

Ασφάλεια τροφοδοσίας της ευρύτερης 
περιοχής, ενίσχυση ανταγωνισμού, 
αποδοτικότητα ΕΣΦΑ 

Έναρξη 

15-Μαΐου-12 

Χρόνος ολοκλήρωσης 

1° στάδιο: Μαϊ-14 (ίν) 

2° στάδιο: Νοε-15 (ί-ϋί) 

Απόφαση κατασκευής 

Ναι 

Τρέχουσα κατάσταση 

Υπό διαδικασία ανάθεσης κατασκευής (ί-ίϋ) 

Τρόπος χρηματοδότησης 

Ίδια κεφάλαια ΔΕΣΦΑ 

Τρόπος ανάκτησης επενδύσεων 

Ένταξη στη ΡΠΒ 
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Το έργο περιλαμβάνει: 

ί) Τον τηλεχειρισμό του Μετρητικού Σταθμού Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου μέσω του 
συστήματος Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (Ευρθη/ίδοτγ ΈοιίϊγοΙ 3πά ΘβΊθ 
Α εηυίδίΙίοπ - 5ΈΑϋΑ) από το κέντρο ελέγχου του Πατήματος (635 ΘοπϊγοΙ Θθπϊθγ) και το 
εφεδρικό κέντρο ελέγχου (ΒβοΚ υρ ΈοπΙγοΙ Θθπϊθγ) της Νέας Μεσημβρίας,. Ο τηλεχειρισμός 
επιτυγχάνεται με τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση των επιμέρους συστημάτων του 
Σταθμού, τα οποία τεχνολογικά έχουν πλέον ξεπερασθεί, αλλά και με την αναβάθμιση του 
τοπικού συστήματος ελέγχου & παρακολούθησης (Οίδΐπόυΐθά ΘοπΙγοΙ 5γ5ΐθΐη) 
ϋ) Αντικατάσταση των υφιστάμενων μετρητών τύπου διαφράγματος με μετρητές υπερήχων ώστε 
να υπάρχει συμβατότητα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προτύπων μέτρησης. Το 
μετρητικό σύστημα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το πρότυπο 150 5167:1991 
μι) Αναβάθμιση των βοηθητικών συστημάτων (5ΐ3ίίοη υίίίίίίθδ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
τηλεχειρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής του εγκατεστημένου εξοπλισμού 
ίν)Δυνατότητα μόνιμης ικανότητας αμφίδρομης ροής μέσω του ΜΣΣ Σιδηροκάστρου ώστε να 
καθίσταται δυνατή η εξαγωγή ποσοτήτων από το ΕΣΜΦΑ προς την Βουλγαρία είτε στα πλαίσια 
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί ασφάλειας εφοδιασμού 994/2010/ΕΚ, είτε στα πλαίσια του 
3 ου ενεργειακού πακέτου για την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας. 

Ο τρέχων προϋπολογισμός του έργου είναι 3,3 εκατ. € και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 
τον Νοέμβριο του 2015. Το αντικείμενο εργασιών (ίν) ολοκληρώθηκε και είναι έτοιμο προς 
λειτουργία από το τέλος Μαΐου 2014. 

Επισημαίνεται ότι τον Απρίλιο του 2013 υπεβλήθη από τις ΔΕΣΦΑ και ΒϋΕ6ΑΚΤΚΑΝ56ΑΖ στις 
Αρμόδιες Αρχές (Οοιτιρθΐθηΐ Αυΐϊιοπΐίθδ) Ελλάδας και Βουλγαρίας κοινή πρόταση για την 
υλοποίηση αμφίδρομης ροής στο Σημείο Διασύνδεσης (Ιηΐθίτοηηθεΐίοη Ροίηΐ) Σιδηρόκαστρο, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 994/2010. Σύμφωνα 
με την πρόταση αυτή, η υλοποίηση της αμφίδρομης ροής αφορά σε επένδυση 1 εκατ. € στο ΕΣΦΑ 
(Αντικείμενο Εργασιών (ίν) ανωτέρω) και επένδυση 0,5 εκατ. € στο Βουλγαρικό δίκτυο μεταφοράς 
(η τελευταία θα υλοποιηθεί από την ΒΙΙΕ6ΑΚΤΒΑΝ56ΑΖ). 

Η κοινή πρόταση εγκρίθηκε από την ΡΑΕ με την υπ' αριθμ. 452/2013 Απόφασή της και 
κοινοποιήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9 Οκτωβρίου 2013. 

Το κόστος της επένδυσης που αφορά στο ΕΣΦΑ (για το σύνολο του έργου συμπεριλαμβανομένου 
του αντικειμένου εργασιών (ίν)) θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια του ΔΕΣΦΑ και η ανάκτησή του 
θα γίνει μέσω των τιμολογίων χρήσης του ΕΣΦΑ. 


2.2.1.11. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού 50ΑϋΑ Πεδίου 


Σύνοψη Έργου 

Κατηγορία Έργου 

Προγραμματισμένο Έργο 

Τύπος Επένδυσης 

Εξοπλισμός Συστήματος Μεταφοράς 

Τρέχων προϋπολογισμός 

1,5 εκατ. € 

Αναμενόμενο Όφελος 

Αποδοτικότητα ΕΣΦΑ, εύρυθμη λειτουργία 

Έναρξη 

16-Μαΐου-12 

Χρόνος ολοκλήρωσης 

Δεκ-15 

Απόφαση κατασκευής 

Ναι 





















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


38437 


Τρέχουσα κατάσταση 

Διαδικασία ανάθεσης κατασκευής 

Τρόπος χρηματοδότησης 

Ίδια κεφάλαια ΔΕΣΦΑ 

Τρόπος ανάκτησης επενδύσεων 

Ένταξη στη ΡΠΒ 


Το έργο αφορά στη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση καί θέση σε λειτουργία εξοπλισμού 5ΘΑΘΑ 
Πεδίου (ΚθιύιοΙθ ΤθιίτήπβΙ ΙΙηίΐ), τεχνολογίας ΙΡ, σε σταθμούς τύπου Μ/Κ, Μ, Κ, ΙΛ/ και ΚΕΜ του 
ΕΣΦΑ. Ο ανωτέρω εξοπλισμός θα αντικαταστήσει τον εξοπλισμό ΚΤυ που τέθηκε σε λειτουργία 
μέχρι το 2000, καθώς ο υπάρχων είναι μη εμπορεύσιμος από την κατασκευάστρια εταιρεία, η 
οποία δεν διατηρεί πλέον απόθεμα ασφαλείας για αυτόν. 

Σήμερα η συντήρηση του εξοπλισμού 5ΘΑΘΑ πεδίου επιτυγχάνεται μέσω του απομειούμενου 
αποθέματος ασφαλείας του ΔΕΣΦΑ. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1,5 εκατ. € και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2015. Το κόστος της επένδυσης θα καλυφθεί από 
ίδια κεφάλαια του ΔΕΣΦΑ και η ανάκτησή του θα προκόψει μέσω των τιμολογίων χρήσης του 
ΕΣΦΑ. 


2.2.1.12. Αναβάθμιση ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συστήματος τιμολόγησης 
και εξοπλισμού 50ΑϋΑ πεδίου σε Σταθμούς Μ/Κ 1ης γενιάς (1995-2000) 


Σύνοψη Έργου 

Κατηγορία Έργου 

Προγραμματισμένο Έργο 

Τύπος Επένδυσης 

Εξοπλισμός Συστήματος Μεταφοράς 

Τρέχων προϋπολογισμός 

5,12 εκατ. € 

Αναμενόμενο Όφελος 

Αποδοτικότητα ΕΣΦΑ, 
εύρυθμη λειτουργία 

Έναρξη 

16-Μάίου-12 

Χρόνος ολοκλήρωσης 

Ιουλ-16 

Απόφαση κατασκευής 

Ναι 

Τρέχουσα κατάσταση 

Υπό διαδικασία ανάθεσης κατασκευής 

Τρόπος χρηματοδότησης 

Ίδια κεφάλαια ΔΕΣΦΑ 

Τρόπος ανάκτησης επενδύσεων 

Ένταξη στη ΡΠΒ 


Το έργο αυτό αφορά σε 15 Σταθμούς του ΕΣΜΦΑ (Μ νΡΙ, Μ/Κ ΡΡΈ Κοπιοίίηί, Μ/Κ ΕΙ<ο, Μ/Κ Ρώίγ, 
Μ/Κ Ε3Π553 ΝογΙΗ, Μ/Κ Ε3Π553 5ουίΗ, Μ/Κ νοίοε, Μ/Κ Αΐίίθηδ Νοτιό, Κ Αηο ϋθ5$ί3, Μ/Κ ΑΐόθΠδ 
Ε35ΐ, Μ ΡΡΈ Ε3νπο, Μ/Κ ΤόιΪ355ΐο,Μ/Κ ΑΙΗθπ5 \Λ/θ5ΐ, Μ Α§Ϊ3 ΤΠ303, Μ/Κ Ιηοίίΐ3) των οποίων ο 
εξοπλισμός του συστήματος μέτρησης και διαχείρισης τιμολόγησης & σηματοδοσίας έχει 
ξεπεράσει τη δεκαετή λειτουργία με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα συντήρησης 
αφενός λόγω μη διαθεσιμότητας ανταλλακτικών από τους κατασκευαστές και αφετέρου λόγω 
ζητημάτων συμβατότητας εξοπλισμού. 

Ο εξοπλισμός 5ΘΑΘΑ πεδίου στους συγκεκριμένους Σταθμούς είναι μη εμπορεύσιμος από την 
κατασκευάστρια εταιρία, η οποία δεν διατηρεί πλέον απόθεμα ασφαλείας ανταλλακτικών, 
καθιστώντας τη συντήρηση του εξοπλισμού δαπανηρή ή αδύνατη σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των λειτουργικών εξόδων και τη χαμηλή απόδοση του 
εξοπλισμού. 

Η επένδυση θα συνδυάσει τη χρήση κοινού εξοπλισμού που θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα τις 
λειτουργικές ανάγκες του σταθμού αλλά και του συστήματος 5ΈΑ0Α και θα διασφαλίσει την 
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απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού με το χαμηλότερο δυνατό λειτουργικό κόστος, 
ικανοποιώντας το βασικό στόχο της εταιρείας για ασφαλή και αξιόπιστη μεταφορά ΦΑ. 

Ο τρέχων προϋπολογισμός του έργου είναι 5,12 εκατ. € και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί 
τον Ιούλιο του 2016. Το κόστος της επένδυσης θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια του ΔΕΣΦΑ και η 
ανάκτησή του θα προέλθει μέσω των τιμολογίων χρήσης του ΕΣΦΑ. 

2.2.1.13. Επεκτάσεις και αναβαθμίσεις μετρητικών σταθμών Βόρειας και Ανατολικής Θεσ/νίκης 


Σύνοψη Έργου 

Κατηγορία Έργου 

Προγραμματισμένο Έργο 

Τύπος Επένδυσης 

Εξοπλισμός Συστήματος Μεταφοράς 

Τρέχων προϋπολογισμός 

2 εκατ. € 

Αναμενόμενο Όφελος 

Αποδοτικότητα ΕΣΦΑ, 
εύρυθμη λειτουργία 

Έναρξη 

16-Μαΐου 12 

Χρόνος ολοκλήρωσης 

Οκτ-15 

Απόφαση κατασκευής 

Ναι 

Τρέχουσα κατάσταση 

Υπό διαδικασία ανάθεσης κατασκευής 

Τρόπος χρηματοδότησης 

Ίδια κεφάλαια ΔΕΣΦΑ 

Τρόπος ανάκτησης επενδύσεων 

Ένταξη στη ΡΠΒ 


Οι μετρητικοί - ρυθμιστικοί σταθμοί Βορείου και Ανατολικής Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκαν ώστε 
να εγκατασταθούν σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, (η οποία έχει υλοποιηθεί), περιελάμβανε 
εγκατάσταση δύο γραμμών ρύθμισης - μέτρησης (μία σε λειτουργία μία σε αναμονή), ενώ η 
δεύτερη φάση προέβλεπε την εγκατάσταση και τρίτης γραμμής ρύθμισης - μέτρησης, (δύο σε 
λειτουργία και μία σε αναμονή). 

Η μέγιστη δυναμικότητα της πρώτης φάσης έχει ήδη χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές σε αιχμιακά 
φορτία, κατά συνέπεια κρίνεται απαραίτητη η αναβάθμιση των δύο σταθμών ώστε να 
εξασφαλιστεί ο προβλεπόμενος βαθμός εφεδρείας του εξοπλισμού, με στόχο την ασφάλεια 
τροφοδοσίας ΦΑ. 

Το έργο περιλαμβάνει την μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση της τρίτης ρυθμιστικής μετρητικής 
γραμμής στις υπάρχουσες αναμονές, συμπεριλαμβανομένου και όλου του παρελκόμενου 
ηλεκτρολογικού-ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επίσης το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση 5ΈΑϋΑ 
των μετρητικών σταθμών Βόρειας και Ανατολικής Θες/νίκης των οποίων ο εξοπλισμός είναι 
πεπαλαιωμένος με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα συντήρησης. Ο τρέχων 
προϋπολογισμός του έργου είναι 2 εκατ. € και η υλοποίησή του αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 
Οκτώβριο του 2015. 


2.2.1.14. Αναβάθμιση του συστήματος σταθερών επικοινωνιών του ΕΣΦΑ 


Σύνοψη Έργου 

Κατηγορία Έργου 

Προγραμματισμένο Έργο 

Τύπος Επένδυσης 

Εξοπλισμός Συστήματος Μεταφοράς 

Τρέχων προϋπολογισμός 

5,3 εκατ. € 

































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


38439 


Αναμενόμενο Όφελος 

Αποδοτικότητα ΕΣΦΑ, 
εύρυθμη λειτουργία 

Έναρξη 

30-Σεπ-11 

Χρόνος ολοκλήρωσης 

Ιουν-16 

Απόφαση κατασκευής 

Ναι 

Τρέχουσα κατάσταση 

Υπό διαδικασία ανάθεσης κατασκευής 

Τρόπος χρηματοδότησης 

Ίδια κεφάλαια ΔΕΣΦΑ 

Τρόπος ανάκτησης επενδύσεων 

Ένταξη στη ΡΠΒ 


Το σύστημα σταθερών επικοινωνιών του ΕΣΦΑ αποτελείται σήμερα από καλώδιο οπτικών ινών 
κατά μήκος του ΕΣΦΑ, ογδόντα τέσσερις (84) κόμβους πολυπλεξίας οπτικών ινών σε σταθμούς 
φυσικού αερίου για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών σε επικοινωνίες (τηλεφωνία, 
τηλεποπτεία και τηλεχειρισμός, δίκτυα υπολογιστών πεδίου και γραφείων), δικτυακό εξοπλισμό 
σε είκοσι τέσσερις (24) σταθμούς φυσικού αερίου, καθώς και επτά (7) τηλεφωνικά κέντρα 
εγκατεστημένα στα Κέντρα Λειτουργίας & Συντήρησης (ΚΛΣ) και στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ 
Ρεβυθούσας. Στο ΚΛΣ Πατήματος βρίσκονται επιπλέον τα κέντρα διαχείρισης των κόμβων 
πολυπλεξίας, των τηλεφωνικών κέντρων και του δικτυακού εξοπλισμού. 

Οι επικοινωνίες μέσω οπτικών ινών βασίζονται σε τεχνολογία πολυπλεξίας τύπου ΤΟΜ/ΡϋΗ και 
έχουν συνολική χωρητικότητα 34 Μόρ5, η οποία, αν και επαρκής κατά το έτος εγκατάστασης 
(1996), καλύπτει οριακά τις τρέχουσες ανάγκες του ΕΣΦΑ, ενώ δεν αναμένεται να είναι σε θέση 
να καλύψει τις μελλοντικές. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τις ανάγκες του εσωτερικού δικτύου 
υπολογιστών και του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης των σταθμών φυσικού αερίου, 
απαιτείται διασύνδεση των ΚΛΣ με φορείς 100 - 1000 Μόρ5. 

Επιπλέον, τα τηλεφωνικά κέντρα που εξυπηρετούν σήμερα το ΕΣΦΑ δεν είναι πλέον εμπορεύσιμα 
και η υποστήριξή τους από την κατασκευάστρια εταιρία λήγει στα επόμενα έτη. 

Για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, είναι σκόπιμο να εγκατασταθεί νέα τεχνολογία 
πολυπλεξίας οπτικών ινών με χωρητικότητα 1-10 0όρ5. Οι απαιτήσεις σε χωρητικότητα δεν 
είναι ίδιες σε όλα τα τμήματα του ΕΣΦΑ. Ο τρέχων προϋπολογισμός του έργου είναι 5,3 εκατ. € 
και το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2016. 

2.2.1.15. Έργα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 


Σύνοψη Έργου 

Κατηγορία Έργου 

Προγραμματισμένο Έργο 

Τύπος Επένδυσης 

Εξοπλισμός Συστήματος Μεταφοράς 

Τρέχων προϋπολογισμός 

2,1 εκατ. € 

Αναμενόμενο Όφελος 

Αποδοτικότητα ΕΣΦΑ, εύρυθμη λειτουργία 

Έναρξη 

31-Μάίου-10 

Χρόνος ολοκλήρωσης 

Φεβ-16 

Απόφαση κατασκευής 

Ναι 

Τρέχουσα κατάσταση 

Υπό διαδικασία ανάθεσης υλοποίησης 
(Πιν. 1. α/α . 2) 

Υπό διαδικασία ανάθεσης υλοποίησης 
(Πιν. 1. α/α . 1) 

Τρόπος χρηματοδότησης 

Ίδια κεφάλαια ΔΕΣΦΑ 
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Τρόπος ανάκτησης επενδύσεων 


Ένταξη στη ΡΠΒ 


Αφορούν σε επενδύσεις για την ανάπτυξη εφαρμογών που θα διευκολύνουν την λειτουργία της 
εταιρίας και παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 


Πίνακας 1: Ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής 


α/α 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Φυσικού Αερίου-ΟΠΣΦΑ 

1.950.000 

Φεβ-16 

2 

Ανάπτυξη άί535ΐθΓ ΓθεονθΓγ ρώη. 
Προμήθεια και εγκατάσταση 
εφεδρικής πληροφοριακής υποδομής 

(ηΊΙΙΤΟΓ 5ίίθ). 

150.000 

Ιαν-15 


ΣΥΝΟΛΟ 

2.100.000 



Στις επόμενες παραγράφους αναλύεται η σκοπιμότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
εφαρμογών που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φυσικού Αερίου - ΟΠΣΦΑ 

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ισότιμη πρόσβαση των Χρηστών στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού 
Αερίου (ήτοι το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς και την Εγκατάσταση ΥΦΑ), και η ομαλή λειτουργία 
της δευτερογενούς αγοράς Φυσικού Αερίου, το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπει μια σειρά 
ενεργειών οι οποίες λαμβάνουν χώρα περιοδικά (σε ημερήσιο, μηνιαίο και ετήσιο επίπεδο) ή 
εκτάκτως, τόσο από τους Χρήστες Μεταφοράς και ΥΦΑ όσο και από το Διαχειριστή, βάσει 
προκαθορισμένων διαδικασιών. Στην παρούσα φάση οι ενέργειες αυτές διεκπεραιώνονται εν 
πολλοίς με τη βοήθεια πιλοτικού πληροφοριακού συστήματος που έχουν αναπτύξει οι υπηρεσίες 
του ΔΕΣΦΑ. 

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπ' όψιν: 

α. τα απαιτούμενα επίπεδα διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας του εν λόγω συστήματος 
β. τις απαιτήσεις περί έγκαιρης ενσωμάτωσης των προβλέψεων του δευτερογενούς 
ρυθμιστικού πλαισίου, που αναπτύσσεται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών 
Συστημάτων Μεταφοράς (ΕΔΔΣΜ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ΕΚ 715/2009, στο 
ΟΠΣΦΑ 

προτείνεται η ανάθεση ανάπτυξης και εγκατάστασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΟΠΣΦΑ) σε εξειδικευμένο οίκο λογισμικού. 

Μέσω του ΟΠΣΦΑ, οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνει καθημερινά τόσο ο ΔΕΣΦΑ όσο 
και οι Χρήστες αυτοματοποιούνται, με αποτέλεσμα τη δραματική μείωση του χρόνου 
ολοκλήρωσής τους και του κινδύνου εμφάνισης σφάλματος στο ελάχιστο. Επιπλέον, η 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του ΟΠΣΦΑ αποτελεί υποχρέωση του ΔΕΣΦΑ βάσει των 
οριζομένων στα άρθρα του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και του Κανονισμού 715/2009/ΕΚ, 
προκειμένου να διασφαλίσει την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για τη διαφανή 
λειτουργία και χρήση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου προς τους ενδιαφερομένους. 
Επίσης μέσω του ΟΠΣΦΑ θα είναι εφικτό να εκτελεσθούν κατά τρόπο αποτελεσματικό και 
αξιόπιστο οι προβλεπόμενες, από τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και τις πρότυπες συμβάσεις 
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Μεταφοράς καί Χρήσης Εγκατάστασης ΥΦΑ, διαδικασίες ττου διέπουν την λειτουργία της 
απελευθερωμένης αγοράς παροχής υπηρεσιών πρόσβασης στο ΕΣΦΑ και της δευτερογενούς 
αγοράς Φυσικού Αερίου. 

Το ΟΠΣΦΑ αποτελείται από: 

α) το Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα, μέσω του οποίου παρέχεται σε κάθε ενδιαφερόμενο 
η απαραίτητη πληροφόρηση σχετικά με τη λειτουργία και χρήση του Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ισότιμη, διαφανής και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε αυτό, αλλά και η αποτελεσματική και έγκαιρη παροχή των 
σχετικών υπηρεσιών πρόσβασης. 

Μέσω του Ηλεκτρονικού Πληροφοριακού Συστήματος οι Χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να 
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και να πληροφορούνται για τους όρους πρόσβασής τους 
στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) και στην Εγκατάσταση ΥΦΑ. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: 

Η υποβολή Εβδομαδιαίων και Ημερήσιων Δηλώσεων Παράδοσης / Παραλαβής 
Φυσικού Αερίου στο ΕΣΜΦΑ, 

Η ενημέρωσή τους σχετικά με την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατανεμήθηκε για 
λογαριασμό τους κατά τη διάρκεια μιας Ημέρας στα Σημεία Εισόδου και Εξόδου του 
ΕΣΜΦΑ, 

Η υποβολή Δηλώσεων ΥΦΑ και αιτήσεων πραγματοποίησης Μη Προγραμματισμένης 
Εκφόρτωσης, 

Η πληροφόρησή τους σχετικά με τον διαθέσιμο Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο της 
Εγκατάστασης ΥΦΑ και η υποβολή αιτήσεων δέσμευσής του, 

Η ενημέρωσή τους για το Ετήσιο και Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων Φορτίων 
ΥΦΑ, 

Η ενημέρωσή τους σχετικά με τα πλοία ΥΦΑ που έχουν πιστοποιηθεί από τον 
Διαχειριστή ως κατάλληλα για εκφόρτωση στην Εγκατάσταση ΥΦΑ κλπ. 
β) το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών, μέσω του οποίου ο Διαχειριστής θα διαχειρίζεται τη 
δευτερογενή αγορά Μεταφορικής Ικανότητας του ΕΣΜΦΑ και Δυναμικότητας Αεριοποίησης 
της Εγκατάστασης ΥΦΑ. 

Μέσω του συστήματος αυτού θα παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους 

Να γνωστοποιούν προτάσεις τους σχετικά με Εκχώρηση Μεταφορικής Ικανότητας 
που έχουν δεσμεύσει σε Σημεία Εισόδου ή Εξόδου του ΕΣΜΦΑ ή Δυναμικότητας 
Αεριοποίησης που έχουν δεσμεύσει στην Εγκατάσταση ΥΦΑ, 

Να υποβάλουν προτάσεις αποδοχής Εκχώρησης Δεσμευμένης Μεταφορικής 
Ικανότητας ή Εκχώρησης Δεσμευμένης Δυναμικότητας Αεριοποίησης. 


2. Ανάπτυξη άϊ$35ΐθΓ ΓθοονθΓγ ρΐ3η. Προμήθεια και εγκατάσταση εφεδρικής πληροφοριακής 
υποδομής (πγιϊγγογ 5ΪΙθ). 

Οι κεντρικοί υπολογιστές (δθη/θΓδ) όλων των πληροφοριακών συστημάτων του ΔΕΣΦΑ είναι 
συγκεντρωμένοι σε ένα 03ΐ3 οθπΙθγ. Τούτο καθιστά ευάλωτη την εταιρία σε περίπτωση 
καταστροφής του ε)3ΐ3 οθπϊθγ (π.χ. πυρκαγιά, τρομοκρατική ενέργεια, κλπ). Απαιτείται η 
προμήθεια εφεδρικού 03ΐ3 οθπΙθγ, που θα εγκατασταθεί σε διαφορετική τοποθεσία, το οποίο σε 
κανονικές συνθήκες θα λειτουργεί σε συγχρονισμό με το κύριο 03ΐ3 οθπΙθγ, ενώ σε περίπτωση 
καταστροφής του κύριου 03ΐ3 οθπΙθγ θα αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την λειτουργία όλων των 
πληροφοριακών συστημάτων. Επίσης θα αναπτυχθεί διαδικασία άί535ΐθΓ ΓθοονθΓγ που θα 
προβλέπει τις ενέργειες που απαιτείται να γίνουν από το προσωπικό σε περίπτωση καταστροφής. 
Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια σε κάθε περίπτωση. 
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2.2.1.16. Έργα εκσυγχρονισμού ΕΣΦΑ- 1 η Ομάδα 


Σύνοψη Έργου 

Κατηγορία Έργου 

Προγραμματισμένο Έργο 

Τύπος Επένδυσης 

Εξοπλισμός Συστήματος Μεταφοράς 

Τρέχων προϋπολογισμός 

3,07 εκ. € 

Αναμενόμενο Όφελος 

Αποδοτικότητα ΕΣΦΑ, 
εύρυθμη λειτουργία 

Έναρξη 

31-Μάίου-10 

Χρόνος ολοκλήρωσης 

Δεκ-15 

Απόφαση κατασκευής 

Ναι 

Τρέχουσα κατάσταση 

Υπό κατασκευή (Πιν. 2 α/α. 2) 

Υπό τεχνική μελέτη (Πιν. 2 α/α. 4, 5) 
Διαδικασία ανάθεσης υλοποίησης (Πιν. 2 
α/α. 1, 3) 

Τρόπος χρηματοδότησης 

Ίδια κεφάλαια ΔΕΣΦΑ 

Τρόπος ανάκτησης επενδύσεων 

Ένταξη στη ΡΠΒ 


Τα έργα αυτά αναβαθμίζουν τη λειτουργία του ΕΣΦΑ. Αναλυτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. 
Πίνακας 2 : Έργα αναβάθμισης συνολικής λειτουργίας ΕΣΦΑ και προσαρμογής στις απαιτήσεις 
του Κανονιστικού Πλαισίου 


α/α 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

1 

Αναβάθμιση γραφικού 

471.044 

Σεπ-15 

Σε διαδικασία ανάθεσης 


περιβάλλοντος συστήματος 



κατασκευής/ 


5ΈΑϋΑ Κέντρων Ελέγχου 



υλοποίησης 

2 

Αναβάθμιση εργαστηρίου 

μετρολογίας (απαιτήσεις 150 
17025 & 10723) 

166.000 

Ιουν-15 

Υπό κατασκευή 

3 

Μελέτη, προμήθεια και 

197.000 

Δεκ-15 

Σε διαδικασία ανάθεσης 


εγκατάσταση συστήματος 
προγραμματισμού ημερήσιας 
ροής αερίου 



κατασκευής/υλοποίησης 

4 

Αναβάθμιση μετρητικού 

εξοπλισμού και συστήματος 
5ΈΑϋΑ πεδίου σε σταθμούς ΤΜ- 
Μ/Κ 

1.440.000 

Φεβ-15 

Υπό τεχνική μελέτη 

5 

Μελέτη, προμήθεια, 

εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία 

ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού 

800.000 

Σεπ-15 

Υπό τεχνική μελέτη 


ΣΥΝΟΛΟ 

3.074.044 € 




Στις επόμενες παραγράφους, περιγράφεται κάθε μία από τις προτεινόμενες επενδύσεις στον 
Πίνακα 2. 
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1. Αναβάθμιση γραφικού περιβάλλοντος συστήματος 50ΑϋΑ Κέντρων Ελέγχου 

Περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων εργαλείων διαχείρισης 
γραφικών εικόνων, βάσης δεδομένων και συναγερμών του συστήματος καθώς και την 
αντικατάσταση του δικτυακού εξοπλισμού του συστήματος. Σημειώνεται ότι ο υπάρχων 
εξοπλισμός είναι μη εμπορεύσιμος από την κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία δεν διατηρεί 
πλέον απόθεμα ασφάλειας για αυτόν. Η επένδυση θα αναβαθμίσει την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων του συστήματος (φιλικότητα προς τον χρήστη, καλύτερη απεικόνιση παραμέτρων, 
ευκολία στο σχεδίασμά νέων γραφικών εικόνων). 

2. Αναβάθμιση εργαστηρίου μετρολογίας (απαιτήσεις 15017025 & 10723) 

Το έργο περιλαμβάνει 

α. την διαπίστευση του ΔΕΣΦΑ ως προς την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης οη-Ιίηθ 
χρωματογράφων ΦΑ για χρήση στο σύστημα εμπορίας ρύπων ΕΙΙ-ΕΤ5 

β. την διαπίστευση του χημικού εργαστηρίου ΥΦΑ κατά 150 17025, για την ανάλυση ΦΑ. Το 
υπάρχον σύστημα διαπίστευσης 150 17025 θα επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και ελέγχους 
ποιότητας με εργαστηριακό χρωματογράφο. 

γ. επέκταση του διαπιστευμένου κατά 150 17025 Εργαστηρίου Πίεσης του ΔΕΣΦΑ ώστε να δίνεται 
η δυνατότητα διακρίβωσης στον ΔΕΣΦΑ των οργάνων πίεσης του ΕΣΦΑ στο εύρος των 0-100 03Γ 
(από 0-70 03Γ που είναι σήμερα) με τη χρήση ϋθ30 \Λ/θί§Ηί Τθ51θγ (ϋ\Λ/Τ) που εξασφαλίζει 
βέλτιστη ακρίβεια και μετρολογική ανεξαρτησία. 

3. Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος σχεδιασμού ημερήσιας ροής αερίου 

Η εφαρμογή συστήματος πρόβλεψης - σχεδιασμού - ελέγχου της ημερήσιας ροής του αερίου θα 
δώσει τη δυνατότητα στο Διαχειριστή: 

ώ Να προβλέπει το φορτίο του αερίου που θα διακινείται 
ώ Να βελτιώσει τα επίπεδα ακρίβειας στην πρόβλεψη των φορτίων 

^ Να ενσωματώσει τακτικό έλεγχο της προόδου του τρέχοντος σχεδίου της ημέρας αερίου 
και 

ν' Να ρυθμίσει τα απροσδόκητα επίπεδα κατανάλωσης ή τα ελλείμματα στον ανεφοδιασμό. 
Η επένδυση: 

ώ Θα απαλλάξει τον Διαχειριστή από λειτουργικά κόστη (υπερωρίες προσωπικού του 
πεδίου, άσκοπη έναρξη/διακοπή ΥΦΑ, Συμπιεστή Ν. Μεσημβρίας, κλπ) 
ν' Θα βελτιστοποιήσει τη διαχείριση δηλώσεων χρηστών και 
ν' Θα παρέχει τεκμηριωμένα ημερήσια σχέδια ροής αερίου. 

4. Αναβάθμιση μετρητικού εξοπλισμού και συστήματος 50ΑϋΑ πεδίου σε σταθμούς ΤΜ-Μ/Κ 

Η επένδυση θα βελτιστοποιήσει την διαχείριση τιμολόγησης των σταθμών Κομοτηνή, ΒΙΠΕ 
Λάρισα, Κόκκινα και Μαρκόπουλο και θα εξασφαλίσει την εναρμόνιση του ΔΕΣΦΑ σε απαιτήσεις 
του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και του Κανονισμού Μετρήσεων ΕΣΦΑ (αναβάθμιση των 
μετρητικών σταθμών σε Τύπου Α) 

Ο εξοπλισμός 5ΘΑΘΑ πεδίου στους συγκριμένους σταθμούς είναι πλέον εκτός συντήρησης από 
την κατασκευάστρια εταιρεία. 

Ο νέος εξοπλισμός θα περιλαμβάνει νέα καμπίνα ελέγχου, ΚΤΙΙ/ΡΕΘ, διακόπτη ώγθΓ 3, επιπλέον 
μονάδα πολυπλεξίας επικοινωνιών, Υπολογιστές Ροής νέας γενιάς πολλών ρευμάτων, 
επιβλέποντες υπολογιστές με λογισμικό διαχείρισης μετρήσεων, τουρμπινόμετρο εφεδρικής 
γραμμής, εξωτερική θέρμανση των μετρητικών ρευμάτων ροής Φ.Α., σύστημα ασφαλείας για 
αναγνώριση εισβολής και εξωτερικό φωτισμό. 
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5. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού 

Η συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού (σύστημα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, 
σταθερά συστήματα ελέγχου και αναγνώρισης διαρροών Φ.Α., συστήματα πυρανίχνευσης, 
συστήματα ελέγχου και αναγνώρισης εισβολής, χρωματογράφοι, αναλυτές, δοσομετρικές 
μονάδες, μονάδες συμπιεστών αέρα οργάνων κτλ.) εμφανίζει σοβαρές δυσκολίες λόγω 
παλαιότητας και μη διαθεσιμότητας ανταλλακτικών από τους κατασκευαστές. Εκτιμάται ότι εκτός 
από τη διαπιστωμένη αύξηση του κόστους συντήρησης, στο άμεσο μέλλον θα προκόψει 
αδυναμία στην επισκευή μέρους του εξοπλισμού, με επίπτωση στην ασφαλή λειτουργία και 
αξιοπιστία του συστήματος. 

Η αντικατάσταση τμημάτων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (στον οποίο παρουσιάζονται 
τα αναφερόμενα προβλήματα) με νέο τελευταίας τεχνολογίας, θα εξασφαλίσει την ασφαλή και 
ομαλή λειτουργία του συστήματος με το χαμηλότερο δυνατό λειτουργικό κόστος για τουλάχιστον 
μια ακόμη δεκαετία. 


2.2.1.17 Έργα Εκσυγχρονισμού ΕΣΦΑ-2 η Ομάδα 


Σύνοψη Έργου 

Κατηγορία Έργου 

Προγραμματισμένο Έργο 

Τύπος Επένδυσης 

Εξοπλισμός Συστήματος Μεταφοράς και 
Εγκατάστασης ΥΦΑ 

Τρέχων προϋπολογισμός 

0,38 εκ. € 

Αναμενόμενο Όφελος 

Αποδοτικότητα ΕΣΦΑ, 
εύρυθμη λειτουργία 

Έναρξη 

28-Ιουν-12 

Χρόνος ολοκλήρωσης 

Φεβ έως Δεκ-15 

Απόφαση κατασκευής 

Ναι 

Τρέχουσα κατάσταση 

Διαδικασία ανάθεσης κατασκευής (ί - ίίί) 

Τρόπος χρηματοδότησης 

Ίδια κεφάλαια ΔΕΣΦΑ 

Τρόπος ανάκτησης επενδύσεων 

Ένταξη στη ΡΠΒ 


ϊ.Έργο αναβάθμισης συστήματος αντιδιαβρωτικής προστασίας του ΕΣΜΦΑ. 

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση εκτονωτών επαγομένων τάσεων, αισθητηρίων μέτρησης 
ταχυτήτων διάβρωσης και επέκταση του υπάρχοντος συστήματος τηλεμετρικής καταγραφής των 
σχετικών μετρήσεων. 

Το εκτιμώμενο κόστος είναι 200.000 € και η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται τον Δεκέμβριο 
του 2015. 

ϋ. Αντικατάσταση συστήματος προσέγγισης πλοίου 

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση νέων αισθητήρων και αποκατάσταση του πληροφοριακού 
συστήματος στο σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας. 

Το εκτιμώμενο κόστος είναι 140.000 € και η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται τον Ιούλιο του 
2015. 


ίη. Αντικατάσταση συστήματος οπτικής παρακολούθησης πεδίου 00Τν 
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Αφορά στην εγκατάσταση ιτιοηίΙΟΓδ, καταγραφικών καί καμερών στο (ΙοηίΓοΙ Κοοιη του ΥΦΑ, καί 
τη διασύνδεσή τους με δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης και καταγραφής. 

Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται σε 35.000 € και η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται τον 
Φεβρουάριο του 2015. 


2.2.1.18. Εγκατάσταση Μ/Κ Φαρσάλων 





Σύνοψη Έργου 

Κατηγορία Έργου 

Προγραμματισμένο Έργο 

Τύπος Επένδυσης 

Μετρητικός Σταθμός 

Τρέχων προϋπολογισμός 

2,5 εκ. € 

Αναμενόμενο Όφελος 

Τροφοδοσία νέων περιοχών 

Έναρξη 

17-Οκτ-12 

Χρόνος ολοκλήρωσης 

- 

Απόφαση κατασκευής 

Ο' 

>< 

00 

Τρέχουσα κατάσταση 

Υπό μελέτη σκοπιμότητας 

Τρόπος χρηματοδότησης 

Ίδια κεφάλαια ΔΕΣΦΑ 19 

Τρόπος ανάκτησης επενδύσεων 

Ένταξη στη ΡΠΒ 20 


Το έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός σταθμού Μ/Κ 70/19 στον χώρο του βανοστασίου των 
Φαρσάλων, με σκοπό την τροφοδότηση του δικτύου διανομής στην περιοχή. 


2.2.1.19. Εγκατάσταση Μ/Κ Καβάλας 


Σύνοψη Έργου 

Κατηγορία Έργου 

Προγραμματισμένο Έργο 

Τύπος Επένδυσης 

Μετρητικός Σταθμός 

Τρέχων προϋπολογισμός 

3,9 εκ. € 

Αναμενόμενο Όφελος 

Τροφοδοσία νέων περιοχών 

Έναρξη 

17-Οκτ-12 

Χρόνος ολοκλήρωσης 

- 

Απόφαση κατασκευής 

Ο' 

>< 

Τρέχουσα κατάσταση 

Υπό τεχνική μελέτη 

Τρόπος χρηματοδότησης 

Ίδια κεφάλαια ΔΕΣΦΑ 22 


8 Για το έργο δεν έχει ληφθεί ακόμα η Απόφαση κατασκευής. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα συμβαδίσει με την 
ανάπτυξη του κατάντη συστήματος διανομής. 

19 Θα επιδιωχθεί συγχρηματοδότηση από το ΠΔΕ στα πλαίσια του ΣΕΣ 2014-2020 καθώς και δανειοδότηση από την 
Ε.Τ.Επ. 

20 Χωρίς τις ενδεχόμενες επιχορηγήσεις 

21 Για το έργο δεν έχει ληφθεί ακόμα η Απόφαση κατασκευής. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης θα συμβαδίσει με την 
ανάπτυξη του κατάντη συστήματος διανομής. 

22 Θα επιδιωχθεί συγχρηματοδότηση από το ΠΔΕ στα πλαίσια του ΣΕΣ 2014-2020 καθώς και δανειοδότηση από την 
Ε.Τ.Επ. 
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Τρόπος ανάκτησης επενδύσεων 


Ένταξη στη ΡΠΒ 


23 


Το έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός σταθμού Μ/Κ 70/19 στον χώρο του βανοστασίου των 
Καβάλας, με σκοπό την τροφοδότηση της πόλης της Καβάλας καί των παρακείμενων πόλεων 
Παλιό και Ελευθερούπολη. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.2. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

Δεν εντάσσονται έργα στην κατηγορία αυτή. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.3. ΕΡΓΑΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Δεν εντάσσονται έργα στην κατηγορία αυτή. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2023 


Δεν συμπεριλαμβάνονται έργα στο παρόν Πρόγραμμα Ανάπτυξης που να εμπίπτουν σε αυτή την 
κατηγορία. 


23 Χωρίς τις ενδεχόμενες επιχορηγήσεις 
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Επεκτάσεις και 2.000.000 - 16- Μαΐου -12 Οκτ-15 

αναβαθμίσεις μετρητικών 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2014 

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιοή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοίριί ΡνΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σά-τσιτι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.βΐ. 91 ·) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ήίίρ://νννννν.β1.9Γ - θ-πιαϊΙ: ννβόπΐ3δίβΓ.βί@βί.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13=30 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΤΑΧ 210 52 21 004 











































































